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ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 


ನೀಡುವುದು) 


TT ಬರಪಾಡಿತ ಷನಗಘ್ಸನ ಸಣ್ಣ ನ] 2015-30ನೇ ಸಾಲೆನ್ಲೆ 8 ತನ 5 ವಲನ ಹೂಡಾ 


ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು - ಮಾಹಿತಿ/ಕಿರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ : ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಕೆರೆ 


ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಡಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 
ಮಾಖಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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| ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು 


EE ನನ್‌ ಮಾ § ನಾ 


ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ | ಬಂದಿದೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 


ರ 
ಇ. | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಸದರಿ 


ತೆಗೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ' ¢ 


| ಸಾದ್‌ (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) py ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ |. 


ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ .ಹೂಳು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಕವರಷಾಳ್ಯವುಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದು, 
ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ರಮ | ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು. ಕೆರೆ ಸಂಜಿವೀನಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು: 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆಗಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 
ಶೀಜರಣೆಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಶ: ಹೊಳು ತೆಗೆಯಲು ಅವಕ್ಷಾರ! 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ' ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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(ಜೆ.ಸಿಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. - 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1624 ಕ್ಸ ಅನುಬಂಧ 


ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಕಾಪು 
ಕ್ರಸಂ: ಜಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್‌ ಶಾರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 'ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ 
— — 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1|ಜೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ 4707-ಪೆದಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥ ತಾಲ್ಲಾನ ಷ್‌ 0 217.95|ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ N 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
2] ವಿಜಯಪುರ  |ಔಜಯೆಪರ'']4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘ `'ನಜಯೆಪುರ ನನ್ನಯ ನವಹಾಪಕ ಮ್‌ ಆಪನ 100.00 0.001ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
ಮತ್ತು ಅಂಕಲಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸ[ನಜಯೆಪೆರೆ ವಿಜಯಪುರ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು ವಿಜಯೆಪುರ್‌ ತಾಲೂಕ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಹೊಸೆ 20.00 13.24|ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ರ್‌ 
ಟೋವಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್‌ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
4|ವಿಜಯೆಪುರ ಸಿಂದಗಿ 4102-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿ೨ದೆಗಿ ತಾರಾ ಸಿಂದಗಿ ಇಕೆ 100.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ KN 
§ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
5|ದಔಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಸಿಂದೆಗೆ ತಾಲೂಕ ಆಲಷೇಲ 50.00 0.0೦ 'ಪಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ W 
ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
6; ವಿಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ 4102-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದೆಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗೌಕ 5೦.೦೦ 24.3]ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ ರ್‌ 
ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ! 
7]ವಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿವೆ ಹಿಕ್ಕನಗುತ್ತಿ ರೆ 25.00 ”- 000 ಮಕ 
k ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
8/ವಿಜಯಪುರಿ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 14702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ' ತಾಲೂ8ನ ಆಕಳವಾಡಿ ಕಳವಾಡ ಮತ್ತು 200.00 25.00[ಪ್ರೆಗತಿಯೆಲ್ಲಿಡೆ KN 
ಮೂಕರ್ತಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು 
ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. , 
9[ವಿಜಯಪೆರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 4102-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಮೂಕಿನೆ ಕಿರಿಶ್ಯಾಳ: ಮತ್ತು ಮನೆಗೂಳಿ 200.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ Wi 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
1 k _i 
10/ಬಾಗಲಕೋಟೆ  |ಜಮೆಖಿಂಡಿ 4702-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮನಿಂಡಿ ತಾಲೂ ಚಿಮ್ಮಡ ಕ 100.001 0.00 (ನ9ಡರ ಆಹ್ತಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವ | 
ಕಾಮಗಾರಿ _ | 
11[ಕಲಬುರೆಗಿ ಸೇಡಂ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಇಮಲಸಾನಚೇಹ 61.00 60.59|ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ' y 
ಸೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹಂತ ಷೆರಾ 
1 2 K] 4 5 1 6 7 8 9 
12[ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇಡೆಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಚೇರಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಊರಾಚೇರು 50,00 375] ಪೊರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
7-7ಹಾಪ್ಪ ಗಂಗಾವತಿ 1707-ಪ್ರನನ ಇಮಗಾರಗಳು ಪನ್ಸಗ್‌ನ ಗ್ರಾಮರ್‌ ರ ಇಂವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 750 [) ಕಾಷಾಗಾರ 
KN p ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಮ ನ 
ಣೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಳ `ಹೊಸಳ್ಳಿ'ಗ್ರಾಮದೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ 100 [) ಕಾಮೆಗಾರಿ 
2 Kl ಪಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
— sl 2 
75|ಕೂಪ್ಪಳೆ ಗಂಗಾವತಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಸಬಳ್ಳಾರಿಗಾಮದೆ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
16[ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರಾರ್‌ಗಡ ಗ್ರಾಮದ ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗುರಿ 100 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
\ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
17|ಕೊಪ್ಪಳೆ ಗಂಗಾವತಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಸೂರು ಗಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ [CN 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
k ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
18 ಸನ್‌ ಗಂಗಾವತಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮನೊರೆ ಗ್ರಾಮದೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
% ' ಪಡಿಸುವುದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
- <1 
15|ಕೊಪ್ಪಳೆ ಗರಗಾವತಿ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು ಸರ್‌ ಇಾವರಗಾರ ಗವುಡ ಸಣ್ಣ ನಾರಾಷರ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150 K) ನಮಗಾರಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. | i ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
20[ಕೊಪ್ಪೆಳ ”  ]ಗೆಲಗಾವತಿ 4705-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚೆಳ್ಳಾರಿ ಬ್ರಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
[ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ TE ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಾಗೇಶನಹ್ಕ್‌ ಮದ" ಕೆರೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ 50 34.91|ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
22|ಹೊಪಳ ಗಂಗಾವತಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ವಿಠಲಾಪುರ 200 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 
ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. 
ಗಂಗಾವತಿ “4702S ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ'`ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ 60 0 ಕಾಮಗಾರಿ . 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಟ್ಟರನರಸಾಪೂರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಲೇತನ. | 
t | kc 
74|ಕೊಪ್ಪಳಿ ಗಂಗಾವತಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೆಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ 70 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನುಮನಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು P ಪ್ರಾರಂಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಪುನರಶ್ಲೇತನ. 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕ "T ಚ್‌ ಕರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹೆಸರು ? ಅರಿದಾಜು ಪೆ 


ಇ; ಕ್ಯ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ 
7 p) 3 7 Se - ¥ % 
25|ಕೊಪುಳೆ [ಗಂಗಾವತಿ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕೂಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವ8`ವಿಧಾನ್‌ಸಘಾ ಕ್ಷೇತದ 66 N 0 ಕಾಮಗಾರಿ 
" ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಡ್ಡಿಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
y ಮಸರಕ್ಷೇತನ. ’ 
28 ಹಾಪ್‌ “ಗಂಗಾವತಿ 4702-ಫಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ನಿಧಾನ ಸಧಾ ಇತ 60 [0 _ ']ನಾಮೆಗಾರಿ 
ಫಿ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂದರಗಿ ಹಾಗೂ ಮಲಕನಮರಡಿ | H ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಮುನರಶ್ಲೇತನ. 
27|ರಾಯಚೊನು |ಮಾನ್ತಿ 4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಹಿಂದಾ 9000 0|[ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 7 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2 
ಪಡಿಸುವುದು. 
28 ರಾಯಚೂರು ಮಾದ್ರಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಾಯಚಜೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ನಾರೆಬಂಡಾ 90.00 0|ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| ಗಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. 
ಮಾನ್ತಿ 477- ಪ್ರಧಾನ ಸಾವನ ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ "ಮಾಸ್ತಿ ತಾಲಾ ನಾಕ 90.00 63.29|ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ ಸ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿ ಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ ಸುವುದು. 
ಮಾನ್ರಿ F 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿಣೆ-ನವಲ್‌ಕಲ್‌ 80.00 15 ಪ್ರೆಗತಿಯೆಲ್ಲಿಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಹೆತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿ: ಭಿವೃದ್ಧಿ 4 
ಪಡಿಸುವುದು. 
31|ಬಳ್ಗಾರಿ ಸಂಡೊಹು 472-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ `ಸಂಡೊಡ ಇನ್ಹ ಹೌಚ್ಚೇನಹ್ಳ್‌ 30.08 780 ನನರ್ಣಸಾಂಜಿದ ನ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
32|ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಡೊರು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಷೌನಪ್ಯ್ಸ್‌ 60.00 42.261ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ' 
| ಕರೆಯ, ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
33|ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೆಂಡೂರು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಪುರ ರೆಯ 30.00 g 17.0ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
; ಬಂಡ್‌ಗೆ ಕೀ ಟ್ರಂಚ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಳು 
ತೆಗೆಯುವುದು 
34]ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಡೊರು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ 40.00 36.77 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹತ್ತಿರ ಸತ್ಯಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
35]ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಡೂರು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂ ಅಂತಾಪರ ಗ್ರಾ 4000 35.44 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ i 
ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2 ! 
2 4 } 
36]ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಗರ]ಬೆಂಗಳೊರು 702ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊರ್ವ ಜತೆ ಚಿಕ್ಕಹ್ಗಿ ಕ" ಿ 70.00 0೦೦ ಮಗನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. / 
p 37|ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ [ಬೆಂಗಳೂರು 4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಗಳೂರು ನೆಗರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದ್ರಣ ಗಳವರ 65.00 0.00| ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ] 
ಪೂರ್ವ A » ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ § - 
A i 


3 ಷ್‌ TS ಶ್‌ ಷಾದ್‌ ಪರ ತಾ ಷಷ್ಟ ನಷ ತ 
ಮೊತ್ತ 
[NS 3 4 3 [3 7 % 
38[ಜಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೊರು l73e ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪರಗಫಾರ ಪಾರ್ವ ಪ್ತ ನಡರಹ್ನಾ ಕರಅಭಿವೃದ್ಧಿ 65.06 ೦.0೦ [ಕಾಪುಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ವ ” | ಕಾಮಗಾರಿ 
39 ।ಚೆಂಗಳೊರು ನಗರ [ಆನೇಕಲ್‌ 4702-3ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ ಚಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್‌ ಇಮ್ಲಾನ ಹಾರಗದ್ದ — 100.00 30.42[ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4ರ|ಬಿಂಗಳೊರು ನಗರ]|ಆನೇಕಲ್‌ 4702-3ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಡರಗರ ಡೊಡ್ಗಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 37.01 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
41|ವಂಗಳೂರು ನೆಗರ [ಆನೇಕಲ್‌ 4702-ಕರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಗಳೂರುನೆಗರ ಜಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಕೆಲವಾರ 100.00 66.72 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭುಜಂಗದಾಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಜಗಳೂರು ನಗರ ಆನೇಕಲ್‌ "7023ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಗಳೂರು'ಸಗರ ಜಿಕ ಆನೇಕರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ 500ರ 57.01 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ K 
43|ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |ಆನೇಕಲ್‌ 4702-3ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಪಾಗಫೊರು ನಗರ ಜಕ್ಲ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು" ಬಿದರಗುಪ್ತೆ ಕೆರೆ ) 3315 ನಷಾಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


42|ಬಿಂಗಳೊರು ಷಾಸನಾಟ  ಸ72-ರೆಗಳ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ —_ಥರಗಫಾರು ಗಾಮಾಂತರ ಇತ್ತೆ ಹೊಸಪೋಾಡಿ ತಾ 50.00 0.00 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ K ಕುರಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
45|ಚೆಂಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ 470ರ2-3ರೆಗಳ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ 50.00 0.00 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಾಕನಹಲ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
48 ಬೆಂಗಳೊರು ಸಾಗರವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲಷಾಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕ 8ರೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 232 56[ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತೀವಾಗಿ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನೆಲಮಂಗಲ ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
K | 
47|ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ/ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಸಮಗ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Ku 360.00 91.60| ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನೆಲಮಂಗಲ | 
18 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ 17ಾ2-3ರಗಳ ಅಭವೈದ್ಧಿ ರಾಷಾನಗರ ತಾ ಚೈರಮಂಗಲ ಇಲಾಶಯದ ಬಲದಂಡೆ 190.00 125,00(ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ನಾಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಡೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ, 
49 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ [IPE ಅಭಿವೃದ್ದಿ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹಜ್ಠಾಲ ಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವಾಗ 15.00 10 28[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
5ರ (ರಾಮನಗರ ರಾವಾನಗರ ೫702-ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ರಾಷನಗರ ನತ ನಡದಿಸಳ್ಲಿಗಡ್ಡ ಚಾನಲ್‌ನ 2ನೇ 25.00) ರ;ರರ]ಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ. 
ಕಿ.ಮೀ.ನ ಅಣಿಕೆರೆ ಎರಿ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್‌ನ ಬಂಡ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. 
ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು | 
51/ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ 1707-ರಗಳ ಅಧಿವೈೆದ್ದ ರಾಷಾನಗ ಮಾನ ನಡರಿ ಹೋಬಳ ಪೇಗಲಡೊಡ್ಡ' 50.00 0.00 


ಗ್ರಾಮದ ಐನೋರಕೆಡೆಯ ಕೋಡಿ ರಿಪೇರಿ. ಏರಿ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು 
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0 


4 ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು " ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ 
!- 2 ್ವ B್ರ” 4 ನ 5 - 6 7 8 9 
52[ರಾವಾನಗರ ರಾಮನಗರ 4702-ಕರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ "ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯಳ್ಲ್‌ಬಹವಾ 45.00]. 43.78[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಭಕ್ಷ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ £ 
(ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೆಬಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಲೇನ್‌) KF 
531ರಾಮನಗರ ರಾಮನೆಗತ '4702-8ರಗಳ ಅಧವೈದ್ಧಿ [ರಾಮನಗರ ಠಾ `ರ್ಷ್‌ಣಾಗತ ಸನಾ ಬ ಪಹಕ್ಷ 15.00 0.00 ಕೆಯಕ್ಷಿನಾರು 
ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು | ತುಂಜಿರುವುದರಿಂದ 
'ಮಗರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ 
ಗೊಳಿಸಿದೆ 
f 
54]ಠಾಮನಗರ ಕಡಕೆಪುರ/. 4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ `ತಾಮ್ದೊಪ, ಸುರ್ಣಾಮಾಪ 300.00 22.98 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ. H 
ಟ್ಟ ಕನಕಪುಃ [ಜಲಾಶಯದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. j 
ಕಾಮಗಾರಿ 
SRST ಕರಗ ನನರ ಪಪ್‌ ರಾ ಪಾವಾನಾ 705 ಪಾರ್‌ 
' ಆಧುನೀಕರಣ (ನಬಾರ್ಡ್‌) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ k 
ಕುಣಿಗಲ್‌ 4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ತುಮೆಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹುಲಿಯೂಡ — 495 13.16[ಕಾವೌಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಜಔರ 
ದುರ್ಗ ಹೊಬಳಿ, 
Kr ಕರಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಕೆಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹಣೆಗಲ್‌ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಣರಣ ತುಮಕೂರು ಜಿಪ್ಲೆ `ಸುಣಿೆಗರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹುತ್ತಡುಗ್‌ | ನಮೇಗಾಕ ಪರರ್ಣಾಗಾಂಡಿಡೆ 
k ಹೋಬಳಿ. ಸೀನಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ £ 
KS ೪ ಲ 4 
5 /ಪಮಕಾಡು ಕುಣಿಗಲ್‌ 4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ ನಡಗ ಇಾಷ್ಲಾನ್‌ಹರಹಾಡ 495 h ಕಾವಾಗಾಕಿ ಪಾರ್ಣಗಂದದೆ 
& ದರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಾದತ್ತೂರು ಚೋಳಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ p 
| 2 
1 
59!ತುಮೆಕೊಹ ಕುಣಿಗಲ್‌ 4702-ಕರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕೆರಣ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹುಲಿಯೂರು 495 4 09[ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
) [ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ. ತರಿಗಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಮಯ್ಯನಕೆರೆ k - 
ಅಭಿವೃದ್ಧ | 
60 [ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತುಮಕೂರು `ಜಕ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಗಾನ ಸನಾ ಹಾಲ 495 3.28[ಕಾಮಗಾಕ`ಪೊರ್ಣಸಾಂಡಡೆ ] 
k ಕದರಾಪುರದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ) 
6/|ತುಮಕೂರು [ಕುಣಿಗಲ್‌ 4102-ಕೆರೆಗಳೆ ಆದುನೀಕೆರಣ ತುಮಕೊರು ಜಿಲ್ತೆ`ಕಾಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂ. 'ನಡಮಾನಿನಪಾರ y 40.00 37.23 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೌೊರ್ಣಸೊಂಡಔ 
ಆಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಾಗಿನಿ. ನದಿಗೆ ಆಡ್ಗಲಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ’ H 
/ಜೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
62ತುಮೆಕಾರ್‌ ಮಧುಗಿರಿ 4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಅಧುನಿಕರಣ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಪಿ ಸಾಡಿಗ್‌ನಪ್ನ್‌ ಡೌ ಪಡ್‌ ಹ್‌ 2500 7737 ಪಾಗಾರ ಪೊರ್ನಗಣಾನಡೆ TT 
'ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ § 
ಣ್ಣ 
63 /ತುಮಕೊರು ಮಧುಗಿರಿ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲಾಕ `ರೇಗಾಷ 5300 52.9518 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ "] 
64 ತುಮಕೊರು ಮಧುಗಿರಿ 4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕೆರಣ 10.00 6.50[ಕಾಮಗಾರ'ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ 


ಕಸಾ: ಇಕ್ಸ ತಾಮ್‌ 7ರ T ನಾಷಾಗನ ಡ್‌ ಪಸರ ಅಂದಾಜ್‌ ಷಷ್ಟ ನಾಷಗಾರಹ ಹರತ ಷರಾ 
| ಮೊತ್ತ 
{- 
1 2 3 4 5 6 7 F3 9 
651ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ಆಧುನೀಕರಣ: ತುವಕಾರು`ದಲ್ತಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ. 30.00 28 05[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಲಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
% ಸ p 
66|ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಸಾಕಾರ ಜತ್ತ 'ಗಸುವ್ಪ ತಾರ್ದಾಕ. ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ 10,00 8.91|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
f [ಹಂಡನಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಸ NER — 
SES T 70ರ ನಧನಸರಾ ಸುಪ್ರ ನಾನ ಪಾಡ ವ್‌ ಸಾಜಾ ವ್ಯಾಸ ನರ ನನ ನವನ ಪಾನ್‌ಸಾನಡ 
- i ಕಾಳಿಂಗನಹಲಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
) (ಬದಲಿಕಾಮಗಾರಿ) 
: | 
68|ತುಮಕೊರು ಗುಬ್ಬಿ 47024ಕೆರಗಳಿ ಆಧುನೀಕರಣ ವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮ 25.0೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
j 
| 
k —— ಲ 
ಕಿ]ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ 4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ 300 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'70|ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ 4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 10.00 7.00[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಡ್‌ 4 ಮ 
71|ತುಮಕೊರು ತುರುವೇಕೆರೆ ಆಧುನೀಕರಣ 22.00 20.ರ೦[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಾಮಗಾರಿ 
72|ತುಮಕೂರು ತುರುಪೇಕೆರ ಆಧುನೀಕೆರಣ ತುರುಷೆಕಿರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ. ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ r 520 5.19 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲತರು ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
73|ತುಮೆಕೊರು ತುರುಪಾಕಿತೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಪರಾಷಕ ಮಾವ ಹಾಯಸಂದ್ರ ಹೋ ಕೋಡ ನಾಗಸಂದ್ರ 10,00 9೨8 ನವನ ಪಾರ್ಣಗನಾನರ 
ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 22 ಮತ್ತು 23ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಆ 
- 
74 [ತುಮಕೂರು ಪಾವಗಡ 3702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ತುಮಕೂರು ಚಕ್ಷಿ `ಸನವಗೆಡೆ ತಾಲ್ಲೊಕು, ಕೊಮೌ ನ 5.00 4 ರ1ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಸನಂ 4 ಮತ್ತು 31ಗರಲ್ಲಿರುವ ಹಪೀಡೆರ್‌ ಚಾನಲ್‌ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ" 
73|ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು 3707-4ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತುಮಕೂಹ ERA ಮಕಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಇಾರ್ಷಗರ ಹೋಬಳಿ 100.0೦ 0.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌ 
k ಕೋಳಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
74|ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು PY oT ಆಧುನೀಕರಣ ಪವಕಾಡ್‌ಾಲ್ದಾನ, ಸದರ ಕಾವಳಲು `ಅಮಾಂಿಕಡೆ ಸಕಾ 0.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೌತಿಕವಾಗಿ 
- i ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ bp ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
75 [ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ Fr PET ಆಧುನಿಣರಣ [ನಣಿಗರ್‌ ತಾಮ್ಲಾಕು ಪುತ್ತಿರರ್ಗ್ನ್‌ ಮೋದಿ ಯಶೆಯೊರು ಗ್ರಾ: ೯ರ 8 86 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೂಂದದೆ. 
k ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ( 


. [ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಜಿಸೆರು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
| ಮೊತ್ತ 
[ 2 3 4 3 $ 7 F ರ್‌ 9 
760 [ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ 4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಲಾಕ್‌ ಹಕಂಯಾರಡ ಪವ ದಕಹಮಾಹ 450.00 37.66/ಕಾಮಗಾರಿ ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿದ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ 
77|ತುಮಕೊರು ಕುಣಿಗಲ್‌ 4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲೂಹೆ' ಯಡಿಯೊರು ಹೋಬ ತ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ ಸ್ಯಾಮದ "200.00 8.60 |ಕಾಮಗಾರಿ`ಪೊರ್ಣಗೊೂಂಡಔಪ 7 - 
ಹತಿರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1 
ಕಾಮಗಾರಿ 
781ತುಮಕೊರು' ಕೊರಟಗೆರೆ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ" ಹಾರಟಗನ ತಾಲ್ಲೂ ಬಡದ ಪಾದ 100.00 108.80[ಕಾಮಗಾರಿ' ಪೊರ್ಣಸೊಂಡಕ್‌ r 
ಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
79|ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ 4702-ಕೆರೆಗಳೌ ಆಧುನಿಕರಣ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಸದ್ದಾಮರ ಕರ ಹಾಳು 3ಗೆಹುವ ವಾರ 5000 
80]ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ 4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಬಿಜವರ ಕೆರೆ ಹೊಳು ತಗೆಯವ ವಗರ 25,00 76.46[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ." 
81/ ತುಮಕೂರು ಮೆದುಗಿರ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಕ ಹಾಳ ಗಾಯವ 7 2500 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದಡೆ: 
37][ಚತ್ತದುರ್ಗ ಚೆತದುರ್ಗ 4702-ಕರಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಹಾಯಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹರ ಇಹವ'ಸಾಕಟ್ಟಿ ಅಜಿನೃಕ್ಕೆ 68.001 74 65|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಸಾಂಔಷೆ 
, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಚತೆದುರ್ಗ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೋಟೆಕೆರ ಹಳ್ಳದಿಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಕರೆಗ' ಹೋಗುವ 50.00 31.50[ಕಾಮಗಾರಿ`ಪೊರ್ಣಸೊಂಡಿಡೆ 
' ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಆಬಿವೃದ್ಧಿ ' ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ। ಭರಮಸಾಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ 200.00 234.75|ಕಂಮಗಾರಿ ಷಾರ್‌ಸಾಕತ 
R ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಹಾವಕಿಸಬೇಕಿದ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ £702-ಕೆರೆಗಳೆ ಅಡುನೀಕರಣ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಜಿಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಭರಮಸಾಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ 11500 101.88[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿಥೆ 
ಅನವ್ಯ 
' 86|ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 4702-8ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ತದೆರ್ಗ ತಾಗ ಸಕಣೆಡೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ 50.00 32.22[ಕಾಮಗಾರಿ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೂಳೆತ್ತುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 
97] ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಳಕಾಲ್ಲೂರು [4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀ8ರಣ Jತತರುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳೆಕಾಲಾರು ತಾ॥ಸಿದ್ದೆಪೊರ ಕೆರೆ 25.00 0.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ”. 
' ವಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಗ ಬಿದ್ದ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ : 
ಕತರ ಚರ 3702ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಚಳ್ಳಕರೆ ಕಾಲನ ಕೊರ್ರಪಂಕ ಕದ ತಫವ್ಯಕ್ಕ 5.00] 4'68[ಕಾವಗಾಕ ಪೊರ್ಣಗಾಂಡಕ 
' ಕಾಮಗಾರಿ - ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. 
39]|ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಚಳ್ಳಕರೆ ತಾ: ಪಿ.ಮಹಡೇವಷಹಿರ ರ ಇದನಿಣತಣ 50.00 34 ರ2ಾಮನರ ಷಾರ್ಣಸಾಕ 
' ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಠಿಸಬೇಕಿದೆ. 
$ರ|ಚತಮುರ್ಗ ಚಕ 472-8ರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಖರುವನೊರು' ಹೋಬ ಡಾಡ್ಡ ಚಮರ ಗ್ರಾ ಚ 50.00] 36.15 ಕಾವಾಗಾಕ ಪಾರ್‌ | 
91;ಚಿತಡುರ್ಗ /ಜೆಳಕೆರೆ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧೆನೀಕೆರಣ ಖುದ್ದಹಳ್ಳಿ ಸಸಂ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ `ಅಭಿವೈದ್ಧೆ 50.00 46.38 8 ರ್‌ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಬೇಕಿದೆ. 
1 dl 


ನಾಗ್‌ ಕ್‌ 


ಆದುಬೀಕರಣ 


ದೊಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(2 ಲಬ 


ಜಿಕ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೊಕು ಪ್‌ ೀರ್ಷಿಕ" ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ 
7 pl 3 7 p 3 - [) 7 5 p) 
ಕಾ ತ್ರದಾರ್ಗ ಚ್‌ 4707 ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಜಕಾಮ್ಲಾನ ಹೊಳಯ'ಜಾನಲ್‌ ಅಭವೈಧಿ (ರೇಖಲಗೆರೆ 5ರ.0೦ 2ರ 80 ಕಾಪಾಗಾರ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಫೀಡರ್‌ ಚಾನಲ್‌) 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 
pl 
931ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 3702-ನೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅಜ್ಜನೆಗುಡು ದೆಗ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 45.00 12 35[ಾಮಗಾರಿ ಪೌರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
£ - ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. 
- 
94 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೊಘಾಲ್ಲರು 4702-3ರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಂಗೆಯ್ಕನದುರ್ಗ + 20.0೦ 122 18]ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಲಾಶಯದ ಗಂಡೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳದ ಫೀಡರ್‌ ನಾಲಾ 
_ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
95|[ಚಿತ್ರೆದುರ್ಗ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು 47ಾ2-ತರೆಗಳ ಆಧೆನೀಕರಣ ಹಿರೇಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಹಳ್ಳದ ಫೀಡರ್‌ 'ಕಾಲುವ 20.00 ಕಾಮೆಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ N 
ಕಷಾವಾರ್ಗ ಪಾಳನಾಲ್ಲೂಹ |702-3ರೆಗಳ ಆಧುನಿಸರೊ ಕ್‌ವಾಂಗತ ಕಮ ಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ + 20೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
57[ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೊಳೆಕಾಲ್ಲೂರು 4702 ರೆಗಳ ಆಧುನಿತರಣ ಚೆಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕರೆಯ ಫೀಡರ್‌ ಹಳ್ಳದ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಷಾನ 20.0೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಖೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
58]ಚಿತ್ರದೌರ್ಗ ಮೌಳಾಲ್ಲೂರ್‌ 4702 -ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಪತ ತಾಲ್ಲಾತನ ಬುಕ್ಕಂಬೂದಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್‌ ಚಾನಲ್‌ 500 ಕಾಷಾಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
59]|ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ae ಆಧುನೀಕರಣ ಹೀರೆಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಬಿವೈದ್ಧಿ 99.00 116 05 ।ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
00 [ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕಿರೆ FOOT ಕರಗಳ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ಅಜ್ಜನಗುಡಿ ಡೆಗ್ಗಮ್ಮೆನಕರೆ 99.00 98,14 |ಕಾವುಗಾಂ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಆಧುನಿಕರಣ (ನಬಾರ್ಡ್‌) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 
7 ಕಾಬಕ್ಕಾಪಾಕ 'ವಾಗಾಪಕ್ಸ 7 ಪನ ವಾಗ ರಗಳ ಪ್‌ಬಧ್ಯಾಪಾರ ಪತ್ರ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ತಲ್ದೂಸು ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ೨೮೦0 1355 ಕಾಮಗಾನ ಪೊರ್ಣಗೂಂಔಡೆ. 
ಅದುನೀಕರಣ [ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 
ನವ್ಯರ ವಾಗ್‌ 7ರ ತವಾ ನಪ ನಾನಾರು ಪಾವಕ ಪಾಡ್ಧವಪ್ಸ್‌ ನಾವಡ ಅಳ ಇಡವ 150.00 ೦.೦೦ [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯಕ್ಲಡೆ- T 
ಆದುನೀಕರಣ ದೊಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಮರಪಕುಂಟೆ ಇಂಗು ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[i ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
-l 
703|ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - 4703 ಪ್ರೆಧಾನೆ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕರಗಳ ಜಾಗಾಪಕ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಲಾಪ್ಪಕೆ್ಕಪಕ್ತಿ ಕರೆಯಿಂದ ಚೌಡಮ್ಮನ 70.00 0.0೦ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರೌಯೇಯೆಲ್ಲಿದೆ. 
ಆದುನೀಕರಣ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. § 
[ L- _t — 
103|ಟಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರೆ ' |ಚಿಂತಾಮೆಣಿ 177 ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕರೆಗಳೆ[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳ್‌ಮೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ. ಚಂತಾಮಣಿ ಾಇ್ಲಕ ಸೊಡಡವಾಡಿ 75.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಯೆಯೆಲ್ಲಿದೆ. 
ಆದುನೀಕರಣ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
105 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಂತಾಮಣಿ 14702 ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಫುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲುಕು ಹೆಬ್ಬರಿ ಷಾ 100.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಆದಮುನೀಕರಣ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 (ಸಾವ್ಯನ್‌ಕ ಚಂತಾಮಣಿ” 877 ಪ್ರದಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕರೆಗಳ |ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಫುರ ಜಿಲ್ಲ. ಚರತಾಮಣಿ`ತಾಲ್ಲಕು`ಆನೊರು 75.00 0.00 'ಟೆಂಡೆರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಲ್ಲಿದೆ. 


ಕ್ರಸಂ: ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
] ಮೊತ್ತ 
[ 2 3 4 ೨ 6 1 [| 8 H 9 
107 [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ 4702 ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳುಕರೆಗಳ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಫುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲುಕು ಆನೊರು 75.00 0.00 | g ಓ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಲ್ಲಿದೆ: 
ಆದುನೀಕರಣ ನಾಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ” 
105[ಜಾಮರಾಜನೆಗರ]ಪಾ್ಗಗಾಲ 4702-ನೆಚಾರ್ಡ-23 ಕೆರೆಗಳ ಗೋಪಿನಾಥಂ ಕರ" ಅಧವ್ಯನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ; ? 50.00 43.03 [ಕಾಮಗಾರಿ`ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡ್‌ 
ಆಧುನೀಕರಣ pd 
109 ಚಾಮೆರಾಜನಗರ [ಕೊಳ್ಳೌಗಾಲಐ 4702-00-101-1-07-739 — Fd ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಮ್ಮತ್ತೊರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 100.00 1,20[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಿದ್‌” | 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ | | 
110[ಚಾಮರಾಜನೆಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 4702-00-101-1-07-139 - SdRY ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮೆದೆ ಮಿನ್ನುತ್ತುಹಳ್ಳೆ ಕೆರೆಯ ಎಡದೆಂಡೆಯೆ 50.00 ಸನಾ ವಗರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ ) ' \ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಡ್‌ ಆಫ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ p 
ಕಾಮಗಾರಿ 
i ವರಾನ ಸಾ್ಯಗಾಲ - [4702-00-101-1-07-139 "Ton ಮಿನತುಹಳ್ಳ ಕೆರೆಯ `ಬಲದಂಡೆನಾಕಯೆೌ ಸರಪರ 50.00 '44.66[ಕಾಮಗಾರಿ `ಪೊರ್ಣಿಗೊಂಔಡೆ ; 
'ಆಮನೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ K } 
ಲಿಡ್‌ ಆಫ್‌ ಡೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ i ; 
॥2]ಜಾಮೆರಾಜನೆಗರ [ಹೊಳ್ಳೇಗಾಲ 4702-00-101-1-07-139 - ಕರೆಗಳ ಬಾಳಗುಣಸೆ ಕರಂ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 36.18 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗಗ ವಾಮರ್‌ವನಗರ ಸಾಪ್ಯಗಾಪ TOTTI ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕವ ತಾಪ್‌ ಪಪ್ಪಾ ಅಭಿವೃದ್ಧ 1 ರರ 350ರ ಕಾವಾಗಾಕ ಪಾರ್ನಗನಾಡಡ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
14 ಮಾಲೂರು ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ "ಮಾಲೂರು ಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 30.00 20.21 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ 
ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕಾಂಟೂರ್‌. l ಆಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' 
ಬಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. _ 
ಸ್‌ 
115]ಕೋಲಾರೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ವಮ್ಮಸೆಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ] 10.00 17.25 /ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
116ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಕಾಮಗಾರಿ 12.50 11.29|ಪೊೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
117| ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 'ಮಾರಾಂಡಹಳ್ಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 14.99/ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ : 
18|ಹೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗರ ವಸ್‌ ಗುಡಪ ಕಕಇಧವೃಕ್ಧ ಇವಾಗಾಕ T 15.00 16.62[ಪೊರ್ನಿಗಾಂಔಡೆ u ] 
119/ಕೋಲಾರೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಕೂಲದೇವಿ ತನ್ನೀರಮ್ಮನೆ ಕೆರೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4 20.00 1443 ಪೊರ್ಣಿಗೂಂಡಿದೆ i i. ್‌ 
1201ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಹುಣಸೇಶೋಟಿ ರಮ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ' ಕಾಮಗಾರಿ 22.50 15.15[ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ | 
121]ಕನಲಾರ ಮಾಲೂರು ಎಸ್‌ ನುಪ್ಪೊರು ಕರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಇಷಗಾರ 2೦.೦೦] 13.93|ನೂರ್ಣಗೂಂಡಡೆ 
122|ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 4702 ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನಿಕರಣ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲ, ಮಾಲೂರ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೌಲಾ ದೊಡ್ಡ 30.00 § 27.42 
ಕರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
173 [ಹೋಲಾರ ಫೋಲಾರ 3702 ಕರೆಗಳ ಆನೀ ರೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು ಕಡಗ ಕರಗ ಬಹವ 50.00 2024 ನ ಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್‌ 
ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ : ಜಿಿತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 
4 ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
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124[ಹೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೋಶಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ 50.00 29.09 
ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ - 
ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಕೋಲಾರ ಫೋಲಾರ 1702 ಕತೆಗಳ ಆಧೆನೀಕರಣ ಸಾವಾಕ ತಾಮಸ್‌ ಸಾಷಾರ ಕರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ 50.00 2537 
ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
728 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂದ 37ರ ಇರೆಗಳ ಆದೆನೀಕರಣ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವಿನೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರು To 549 ಗಾವಗಾಕಿಡನ್ನು ಹೌಧಾಸ್ಯತಿ 
ಮೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 
127 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 4702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಳ ದೊಡ್ಡಕರೆಗ ಬರುವೆ 100.00 4157 ಹೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
' ಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
728 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 4702 ಸರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಫರಷಾಡುಗು`ಪಾಡ್ಮುಕಿರಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುಷೆಯ 50.00 7.44 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 'ಹೌಢಾಸ್ಯಿತಿ 
ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ kK ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 
129[ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 497ರ2 3ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಬೈರಕೂರು ಮೊಡ್ಡಕೆರೆಗ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ 50.00 3.34 
ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮೆಗಾರಿ 
13ರ ಕೊಲಾರ ಮುಕಬಾಗಪ 4702 ತಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ರವರದ್ದತಘಿಕಗ ಎರಡು ಕೊಳ್ಳದ ನರುಷೆಯ' ಆರರಬದಿಂಡ] 50೦೦ 5೩5] 
ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
131 ಕೋಲಾರ ಮುಳವಾಗವಾ 8702 ತರೆಗಳ ಆಧುನೇಸರಣ ಮುಳೆಬಾಗಿರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತಸುರು`ದೊಡ್ಡಕಿರೆಗ ಬರುವ 100.00 30.88 
ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
132 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 1702 ಕತೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಫೋಲಾರ ಜೆಕೆ. ಮುಳೆಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತೆಲಹಳ್ಳ ಕೆರೆ 60.00 43.82 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಾಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮುನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 
733 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 4702 3ರೆಗಳ ಆಧುನೀತರಣ ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು ಕೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 27.94] ಪೊರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ 
: ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
1341ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 4702 ತೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೊತಾಂಡೆಹಳ್ಳಿ ಕರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 55.34 [ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
135|ಕೋಲಾರೆ ಕೋಲಾರ 4702 3ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 'ಈಕಂಬಳ್ಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 75,72! ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
736 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 4702 ತೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ`ಕುಪ್ಪನೆಹ್ಕಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 33.43|ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ವಧ ನಸರಣೌ ಪೋರಿ 
' ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
137|ಕೋಲಾರ ಮತವಾಗಿ 7 3ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮೇವಾಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ರೊಡ್ಡಕರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 22 65 |ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
138 [ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಪೆದಕಾಷ್ಠಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಗಕರ ಅಭಿವೈದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 2791 |ಪೋರ್ಣಗೂೊಂಡಿದೆ 
139 ಕೋಲಾರ [ಮುಳಬಾಗಿಲು 4702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕರವಿಕಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕಿರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ [ 20.0೦ 14.78 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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140 [ಕೋಲಾರ ಮುಳೆಬಾಗಿಹ 4702 ಕರಗಳ ಸದನ ಬಂಗವಾದ`ಗ್ರಾಮದ`ದೊಡ್ಡರ ಅಧವೃದ್ಧ ಇವಾಗಾರ 20೦೦ 13.78 [ಪೊಣ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ 
141|ಕೋಲಾತ ಮುಳಬಾಗಿಲು 14702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನಣರಣ ಚೀಕ್ಕೂರು' ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಡ್ಗಕರ ಅಧಿವೃನ್ಣ ಕಾಮಗಾಕ 20.00 15.37 [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
147 /ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೇಕರಣ ಉರುಕಾಂಟಿ 'ಮಿಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 48.85[ನೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
143 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ [ತವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 17.77|ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತೋರ ಮುಳಬಾಗಿಲು "18702 ಕತೆಗಳ ಆಥುನಿನರಣ ಪಚ್‌ ಗ್ಲೂಷ್ಸ್‌ ₹8 ಅಧವೃದ್ಧ ಸಾಷಾಗಾರ 20.00 8.39[ಪೊರ್ಣಿಗೊಂಕಪ 7 
K _ - - i 
145|ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೆರ 14702 ಕೆರೆಗಳ್‌ ಆಧುನೀಕರಣ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, `ಚನ್ನತಾತ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 150.00 126.72|ನೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |] 
" i 
146 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [4702 ಕರೆಗಳ ಆದೆನೀಕರಣ ರಾಯಲ್ದಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಟಿಕಲ್ಲೂಡ ಬಾಲಕಡ್ಡ ಕರೆಯ 100.00 77.93/ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
A ಆಭಿವ ೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
147[ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಪುರ 14702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಣರಣ ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿಯ 'ಬದ್ಧಿಪಕ್ತಿ ಕಪ್‌ 50.00 38 39 ಪೊರ್ಣಸೊಂಡವೆ 
ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
148 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧೆನಿಣರಣ ರೋಣೂರು ` ಹೋಬಳಿ `ಪೇವರಪ್‌ ಹೊಸಾ 30:00 20.78 'ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಡೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 22.03 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 1] 
ಕಾಮಗಾರಿ. ‘ § * 
ಕೋಲಾರ 4702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 25.00 17.59 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 14702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ ನಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ 10.00 7.86!ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತೂರು ರೆದ್ದಿಕೆರೆಯಿಂದ .ರಾಮಸ್ಥಾಮಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ 
ಹೋಷೆಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕ ಕಾಮಗಾರಿ. 
152 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀದಿವಾಸಮುರ 14702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಯೆಲ್ದಾಡು ಪಂಚಾಯ ಸುಣ್ಣಕಲ್‌ 15,00 11.46/ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊಸಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾ! - 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 14702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳೆ`ಪ ನರಾ ಪೆಚಾಯತಿ 10.00 6.42 /ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ T 
ಚನ್ನಯಗಾರಿಷಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಘೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, 
154[ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Thro ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 'ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತಕಪೆಲ್ಲಿ'ಪರಿಚಪಾಯೆ3ಕಾರಂಗ ಕರ 10.00 6.49 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಡುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. R 
155 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸೆಮರ [4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಪರಣಾಯತ 10.00 6.99 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಿಂದ ಅಮ್ಮಚೆರವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
156[ಕೋಲಾರ 4702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಯಲ್ಲೂರು `ಹೋಬಳಿ`ಯಿಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯ ಸೀಗಹಲ್ಳಿ ಕೆರೆ 15.00 11.45[ನೊೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ Tr 
ಹೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
157/ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 14703 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಸ ೪ ಚಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹೆಂಚಾಯತಿ ಹೆಬ್ಬಟಿಕಕೆ 10.00 6.90|ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ [ 
ಏರಿ n ಕಾಮೆಗಾರಿ. p 
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ಃ 158 /ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 7ರ ತರಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಕಸಬಾ ಹೋಬ ಮಾಸ್ಟೇಸಹಳ್ಳಿ' ಪಂಚಾಯತಿ ತೆರ್ಲೆಹಳ್ಳಿ 10.00 7.57 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮರಸ್ಥಿ, ಕಾಮಗಾರಿ. 
75 ಕಾವಾರ ವಾಸವ ಗ ರಗ ಆಧನರ ಗದರ್‌ ಹವಾ ಪಾಡನನಕ್ಷ ಪಾಪಾಹಾ ಪಾಡನಪಕ್ಷ 75ರ ನಕ ಪಾರ್ಣಗನಂಕಡ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಶೆಟ್ಟಿಮಾದಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ 
ಅಭಿವೃ! ಕಾಮಗಾರಿ. 
76ರ (ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಪರ . 14702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. 100.00 65. 15[ಪೊರ್ಣಗೂಂಡದೆ 
ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
nl 
161(ಕೋಲಾರೆ ಶೀನಿವಾಸಹುರ, 702 ತರಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಾಲುಷೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ T 100.001. 135| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಹಾಗೂ ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ - 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ." 
162[ಕೋಲಾರ ಶನಿವಾಸಪಾರ 14702 3ರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಸೋಲಾರ ಜಿಕ್ಲೆ `ಕೀನಿವಾಸಮೆರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ. ಕಾರಿಗೆಷ್ಟ್‌ 100.00 0.00 
ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾತೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬದ್ದಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ 
p ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
163 [ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 4702 ತೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ, ದಮುಗ್ಗಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಫೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡೆಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 100.00 977 1ರ|ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
164]ಕೋಲಾರ ಶಾನವಾವಾ್‌ 2 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ರಾಂಸನ್ಲಾಡ್‌ ಹೋಬಳಿ ಸೋಷಪ್ಪಿ`ಡೊಡ್ಡಕಿರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 ೦.ರ೦]ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿ. 
— & — 
165|ಹೋಲಾರ ಕ್ರನಿವಾಸಪುಕ 702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ "]ನಾಯನ್ಥಾಡ್‌ ಷನಬಳ. 'ಪಾರ್ಗಷೆಕ್ಲ`ಡೊಡ್ಡಕಿರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 0. ೦೦|ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i ಕಾಮಗಾರಿ, 
166[ಕೋಲಾರ ಶ್ರನಿವಾಸಪುರ 18702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ರಾಯಲ್ಪಾಡ್‌ ಹೋಬಳಿ. ಮರ್ರಂಪೆಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಮ್ನನ 4 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 15.00[ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿ. K 
167|ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 14702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ. ಯರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ | 50.00 0,೦೦|ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ತಿರುಮಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
_ - 
68 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 14702 ಕತೆಗಳ ಆಧುನಿಣರಣ ಯಲ್ಪೂರು ಹನಾಬಳ ಇನ್ನಿ ಕರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮೆಗಾರಿ. 5000 ೩5 55 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
165[ಕೋಲಾರೆ ಕ್ರನಿವಾಸಪುರ 18707 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸಪ್ನಾ ಹೋಬಳ ಕೊಳತಾರು`ಡೊಡ್ಡಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 48 29|ಪೊರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
170 [ಕೋಲಾರ . [ಮಾಲೂರು 4702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಸೋಲಾರ ಜಿಕ್ಲ್‌ ಮಾಲೂರು `ತಾಲ್ಲೂಹಿ. ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ 50.00 39.6] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
TN [(ಹಾೋಲಾರೆ ಬನಗಾರಪೇಟ 8702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸವಾ ಹೋಬ 'ತಾರಗನಡೊಡ್ಡ 'ಡೊಡ್ಡತರೆ ಕಟ್ಟು ಮರು 25.0೦ 12.25 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
172|ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 4702 ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾನಾ ಪಾವ್‌ ಗುಟ್ಟೂರು. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮರು 25.00] ೦.೦೦]ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
L 


ಕಸಂ. ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ದಾಪ `ಈ ಶರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಹ ಅಂದಾಜ್‌ ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಸಂತ ಷರಾ 
| ಮೊತ್ತ i 
! 2 ) 4 5 6 7 8 
173 [ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪಾಟಿ 14702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೊಪ್ಪ" ಡೊ ಡೊಡ್ಡೆಕೆ ಸ ರು ಆಂಗಳೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ T 40.00 39.57 [ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಷಾರ್ನಸೂಂತರ 
ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ಸ 
ದುರಸಿ ER 
174[ಔನಲಾರ ವಂಗಾರಪ್‌ 7 ಗಾ ಇವನಾ ಬೋಡಗುರ ಹೊಸ ಕೆಯ ಆನಗಥ ಮತ್ತಿರಾಪ 3'50 'ಭೌಕಿಕವಾಗ ಪಾರ್ಣಗಾಂಡಡ 
ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತರಪ ಹಾಗೂ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕ ಕಾಮಗಾರಿ 
175 [ಕೋಲಾರೆ 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಶಿಮ್ಮಸಂದ್ರೆ ಬಾಲನೆಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ 'ಮತ್ತು ರಾಜ 5.60 ಭಾತಿಕವಾಗಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔದೆ 
ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
176(ತೋಲಾರೆ ಬಂಗಾರಪೇಟಿ [4702 ಕರೆಗಗ ಆಧನಣರಣ ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಣತರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 3.50 ಭ್‌ಶಿಕವಾಗಿ 'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ i 
ಕಾಲುವೆಯ/ಮೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತಂಪ ಹಾಗೂ } 
'ದಮರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
177|ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ "14702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಸಂಘನೆ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡಕೆರೆಯ`ಅ6ಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 3,50 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 'ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಡೆ 
ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಚಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
178 [ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 14702 ಕರೆಗಳ ಆದುನಣರಣ ರಾಮಸಾಗರಕೆರೆಯೆ` ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 15.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಡ 
Wy ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
179|ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪನಕಾಂಡಕಕ"ಷಾತ ವ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 PY 1 
180 ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮೊಡ್ಡರುರ್ಕಿ ದೊಡ್ಡಕಿತೆ 'ಹಾಳತ್ತುವ ಕಾಮೆಗಾಕ - 200 0.00|೫ಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
181] ಕೋಲಾರ } ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೃಕೂತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಕೊತ್ತಾರು ಕಕ ಹೊಳೆತ್ತುವ 2.00 0.೦0೦|ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿ _ 
[51 ಕರಸಂಜಾಶಿನ ಬಚ್ಜವಾರಿಷಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಮ್‌ 20ರ 0.೦೦ ೫ಗಕಹಕ್ತವ 1 
" ಕಾಮಗಾರಿ, ; 
[FEY i ಕಕೆ`ಸಂಜಾವನ 200 0.೦೦|೫ಗತಿಯಕ್ತಡ 
[Ey ; ಕರ`ಸಂಷಾವನ 2.00 0.00|ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ TT 
185 ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ” 2.00 0.0೦/ಪಗತಿಯಿಲ್ಲಿಡೆ 
[75 ಸನ 200 ರ00|ಪತಸತ T 
} fy 
«187 ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 200 0.0೦]ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
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ಮೊತ್ತ 
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188 [ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಕರೆ ಸಂಡೇವಿನಿ ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 'ಮೆಂಚೆಂಡಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಹೂ ತ್ರುವ 2.00 ೦.೦೦ !ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ R 
[ET ಇಕಸಂಾವನಿ ಹವಾ ಸಾನ ನಷ್ಠ ಹಾತಿತ್ತವ ಇವುಗಾರಿ 300] 500 ರಗತಿಯಾಲ್ಲಡೆ 
190 ರ`ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾನ ಗಾಮದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 200 ಕರಂ ಈಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
[C7 ರಸನ ನಾ ಪಾನಡಷ್ಥ ಗಾವಾರ ಇಾಕಮಾರರನರೆ' ಹೊಳಿತ್ತುವ 2ರ ನರರ ನಗಯಲ್ಲಿಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ' 
192[ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ವ್ಯಾಜರಾಯಸಹಕಳ್ಳಿ ಅಗೆಸನ ENT] ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 ರ.೦೦|ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
753 ಕಕ ಸಂಜಾವನ ಪಾಷ್‌ರಷ್ಗ್‌ ನ್‌ ಪಾಸತ್‌ ಇವಾಗಾರ 2 00೦ 2ಗಕಿಯದೆ ] 
754 ಕರ ಸಂಜಾವಿನ ವಾಷ್ಟಾಗ್‌ಡನಹ್ಥ್‌ 'ಭಾಟನ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 200 0.೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
195 ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೆಟ್ಕೊರು' ಕಾಯಂಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 6.೦೦೭7 ತಿಂಶಿಲ್ಲಿದೆ 
756 [ಕೋಲಾರೆ ಫೋಲಾರೆ 77 ಕರೆಗಳ ಆಘುನಿ:ಕರಣ ನಾವಾರ ಪಕ ಕಾವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೇಮಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ. 170.00 sr ಚಂಡರ್‌ ಆಹ್ತಾನಿಸಲು 
ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಅಸುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
. L ; 
197|ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸಾವಾರ ಜಿಕ್ಷ ಸೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ. 90.00 0.00 ಜೆಂಡರ್‌ ಅಹ್ಞಾನಿಸಲು 
" ಯಲವಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಅನುಮೋಪನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
AE ರ್‌! 
198[ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 3702 ಕಡೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸೋಪಾರ ಚಿತ್ತೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 75.00 0.00 
ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' 
'ಆನುಮೋವನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
199ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 3755 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೌಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡಕೆರೆ 50.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ಲಾನಿಸಲು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
1 i; 
ರರ ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 1702 ಕತೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಗನಾಪಾರಇಕ್ಸ್‌ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಸದಾ ಹೋಬಳಿ. 70.00 0.00 ಜಂಡರ್‌ ಆಹ್ಟಾನಿಸಲು 
ಪಾಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
| 


ಕಸಂ: ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ್‌`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜಿ ಪೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಂತ ; ಷರಾ 
1 Me) 3 4 ದ್‌ [3 7 my Fl % 
201[ಹಾೋಪಾರ ಬಂಗಾರಪೇಔ "14702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ನೋಲಾರಜಕ್ಷ`ನಾಗಾರಪಾಷ ವಾ ನ್ಲಾನ ಬೂದ 50.0೦ [NT 3ಂಡರ್‌ ಆಹ್ಮಾನಸದ 
ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯನೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. K ಜರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 1 
702[ಹೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೌಟಿ 4702 ಕರಗಳ ಆಮರಣ 7500 ರಂಂ ಡರ್‌ ಆಷ್ಟಾನಿಸಹ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
203[ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 4702 ಕೆರಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ 100.00 0.00 - ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ತಾನಿಸಲು' 
‘ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
i 'ಸುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
' 
204|ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೋಲಾರ `ಜಿಫ್ಲ್‌ `ಮಳಬಾಗಿರಿಾರ್ಲೂಕು. ಬ್ಯೃರಕೂರು 50.00 0.00 - ಬೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು 
'ಮೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2 ; ) ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
4 £ ) 4 ; ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
» R : 
` 205[ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 4702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ" ಮುಳಬಾಗಿಮ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನ್ನೆಸಂದ್ರ 50.00 0.00 f ಚಂಡರ್‌ ಕಹ್ಟಾನಿಸವ 
4 ) ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
ನಾವ ಮುಳಬಾಗಿಲು 4702 ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ತಾಯಲೂರು 50.001 0.00 i ೦ಡರ್‌ ಆಹ್ಞಾನಿಸಲು 
ಅಮಾದಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ . Fi 5ರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
_ ನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
37]ಾವಾಕ ಶನವಾಸಪT ವನಿತ ಸ್ರಿನಿವಾಸಪಕ ನಾವ Too ರರ - 
ಬುಶ್ರಕಾಯಲಕೋಟಿ ನಾ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
ಕಾಮಗಾರಿ 
208|[ಹಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 14702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. `ಶ್ರೀನಿವಾಸಹುರ`ತಾಲ್ಲೂಪ, ರೋಣೂರು 50.00 0.00 
ಹೋಬಳಿ, ಕೊರ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಹೆಲ್ತಿ 7 ತಾಲ್ಲೂ ; ಕ್ಯ ಶೀರ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು. ಷೆಜ್ಜಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹತ ಷರಾ 
: ಮೊತ್ತ 
j ; 
pl 3 ; | 3 [5 7 F F [7 
ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 3ರ ಸರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸವಾರ ಸಕ್ಷ ಕಾನವಾಸಪಿರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು 50,00 0.00 - ಚಿಂಡರ್‌ ಆಹ್ತಾನಿಸಲು 
[ ಸ್ಯ 3 
2 ಹೋಬಳಿ. ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
! ; ಸ ; i " ಅನುಮೋಡನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ 
ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 18702 ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯೆಲ್ಲಾಡು ಹಾ 25.00 0.00 E R ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ಹಾನಿಸೆಲು 
ಎಂ.ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕುಂಟಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ) ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಸ್‌ " ಅನುಮೋದನೆ ನೆರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
F 
ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 777 ರೆಗಾ ನಘನಾತಣ ಪ್ರೀನಿವಾಸಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಸಾನವಾಸಪಾರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯೆ "2500 0.೦೦ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಹ್ನಾನಿಸಲು 
: ತೂಬು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ `|ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
¥ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಸಗಾವಾತ ಸಾನವಾ್‌ವಾರ 17 ರಗ ತನಾ ಸವಾರ ಸತ್ರ ವಾರ ಇರಾನ್‌ ಪೋತಾಡ 55೦ರ ನರರ 7 ಡನ್‌ ಇನ್‌ 
i i ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
i Y ' i ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 
| 
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ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು ನಾ ಪೆಚ್ಚ ಷರಾ | 
NN 3 —-. LE | 3 [S gi ನಾ 
1 [ವಿಜಯಪುರ [ನಿಜಯೆಪುರ|ಬಡೆಬಾವಡ ಮನಗೂಳಿ ಅಗಸ ಪ್ರರ ಮಾಕಪವುಡ Te — eS ಪ್ರಕ ತಯಾಂಸವಾಗುತ್ತಿದ | 
7 ನಹವ ನರ್‌ ನಡನ ನಸವವ | A ನವ ಫ್‌ ಇಷಾ ] 
3 ನನಮವರ ನಜದವಾಕ ಪಾಣಾರ ಪಾಪವ 30ರ 0ರ|5ಂದಾವ ಪ್ರಾಹ ರ್‌ನತದ -] 
4 ನಜಯಪುರ ನವಮೌಪರ ಸಗ್ಗದ ವಾ ತಾಪದ | 40 ಅಂದಾವ ಪಾವಾ 
5 ನಜಯಪಕ ವಾಗಾವಾಡ ಪಾಡ ತರ ಪಾವಾ Ker 400 ವರದಾವ ಪವನ =| 
6 |ವಿಜಯಪುರ |ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ `13ಾವಾಡ ನನು ಹಾತಪ್ತಪುದ NEL 7 |ಕಂದಾಮ ಪತ್ರ್‌ ತಹಾಕಸವ್‌ಗುತದ 
7 ನಜಯಪರ ದ ನಾಗವಾಡ ಮಲಘಾಣ ನಗ್‌ ನಾವ ———— eS ಪ್ರಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1] 
8 [ವಿಜಯಪರ""]ಬ.ಬಾಗೇವಾಡ '|ದಕ್ಕರೆ ಜಿನುಗು ಕರ ಪಾತತ್ತವಹ Ty 500 ಅಂದಾಜ್‌ ಪ ತನಗ 1 
9 ನಜಯಪಕ ಬನಗಾವಾಡವಡವಡಗ ಕರ ಹಾಸಪವಡ್‌ 50ರ 00ಅಂದಾಜ್‌ ಪತ ತಸಾಕಸನುತ್ತ 

ನನ್‌ ವಾಸವ RR ಸತ್ತುವುದೆ ೫ 50] 0.00 [ಅಂದಾಜು`ಪತ್ರಿಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: | 
7 ನಿಜಡೌಪರ ಇಂಡ ಲೋಣಿಕಡ ಸ್ಥಾ ನರಾವ್‌ಕ ಹಸಪವಹ 5% 02ರ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರ್‌ ತಹಾಕಸಲಾಗಾತ್ತಿಡ್‌ 7] 
7 SRE ಹರಗ ನ್ನ ನಾರ್‌ ಹಾತನಡ | 50 ನಂದಾ ಪತಾ 7 
7 ನವಂ ನಂದಾ ನಾ ನನಾ ಹಾಣ್ತುವಡ 7 ಕರ ದಾದ ಸಹರಾನ್‌ 5] 
4 ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ಅರ್ಜುನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ"ಕೆರೆ ಹೂಳತುವುದು 30ರ] 0.00 [ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: | 
5  |ವಿಜಯಪುರ [ಸಿಂದಗಿ ಸಾಸಾಬಾಳ ಜಿಮಗು ಕೆರೆ ಹೊಳತ್ತುವುದು pr 5.00 0.ರ1ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, 1 
8 ವಜಹೆಷುರ ನಂದ ಮೋರಟಗ'ಜನುಸ್‌ ರ ಷಕತ್ರಪರು Wa 50 Sದಾವ ಸಾವಾಸ | 
7 [ನಿಜಂಯೆಪೆರ್‌|ನಂದಗ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿನುಗು`ಕರೆ`ಹೊಳೆಪ್ತವೆದು 500 0 ಅಂದಾಜ ಪ್‌ ತೆಯಾರಿಸಲಾಸುತ್ತಿಡ: ] 
8 ಬಾಗಲಕೋಟ |ಬದಾಮ ಕೋಟಿಕಲ್‌ ಸಾ 'ನೀರಾವರ 3ರ ಸವದ 50ರ 0.00 ಅಂದಾಜು`ಪ್ರ್ರಕ ತಹಾಕಸರಾಗುತ್ತಡೆ ] 
ಕಾನ ನರಾಹ ಹಕಾರ ಸಣ್ಣ ನರಾವ್‌ ಷಾತ * ರ ರಕರ|ಂದಾಜ ಸಕತಕವಾಸಡ 1 
೫ ಬಾಗಲಿನ ಬರಾ ಕಲ್ದಾಪೊರ'ಸ್ಥಾ ನರಾವ್‌ ಹಾವ —] 3ರ ₹.00|ಂದಾಮ ಪತ್‌ ತಯಾಕಸಬಾಸಾತ್ತಡ; 1 

TOS RT 40ರ ರರ ಪಾಡರ ಕಹನ ] 
27” ಕಲಬಾರಗ ಜಾಣರ ಕರ ಹಾಸತ್ತವಡ 400 0.00 |ಟಂಡರ 3ರೆಯಚೇಕಾಗಿಭಿ 

“23 ಕಲಬುರಗಿ |ಜಂಚೊಧೆ ಮುಕರಂಬಾ ಕಕ ಹೊಳಪ್ತವಡು 7 300 0.0ರ|ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಚೌಇಾಗಿಡ 1 
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| ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂತು ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು | ಮತ್ತ | ಷರಾ 
7 p [= ps 3 [5 
24 ವಬಾರನ ಚಿಂಚಣಿ ಅಂತವರಾಮ 3ರ ಹೊಳತ್ತಾವದು 50] 0 ಟಿಂಡರ ಕರೆಯಿಡೆಕಾಗೆದೆ 
25 [ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾಲಗೆಡ್ಞಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರ`ಹೊಳೆತ್ತವದು 4.00 ಕರರ ಡರ ಇಕಯಾಚಣಾಗಿಡ 
126 ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ್ಗ್ನ ೈದಾಷೊರ'ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವದು 400 0.ರ|ಟೆಂಡರ ಕರೆಯೆಚೇಕಾಗಿದೆ 
TT RRR ನಾಳ ಸ್ಥಾ ನೀರಾವರಿ ಕರ ಹೊಳೆತ್ತುವದು 450 ಕರ ಟಿಂಡರ ಕರೆಯೆಚಿಕಾಗಿಡೆ 
3೯ ಜರಿ ನಾರ್‌ ವನವಾರಕ ಸ್ಥಾ ನಾರಾಷಕ ನಗ್‌ ಕರ ಹೊಳತ್ತಿವದು oT |ಡoಡರ ಇರೆಯೌಡೆಣಾಗಿದೆ 
[EE ಸನ್ನ ಸ್ಥಾ ನೀರಾವರಿ ಜಿನಗು' 8ರ ಹೊಳಿತ್ತುವದು 355 00 ಟಂಡರ ಕರಹಯದೌಕಾಗಿಡೆ 
EO CSRS ET ಪಾಧಾಸನ್ನ ನರಾವ್‌ ಹಾತ್ಯವದ 700 7ರ ಡ್‌ ಹಡಗದ 
oa —— ee ಈರನಪಳ್ಷ್‌ಸನ್ನ ನನಾ ಹಾತತ್ರತಡ ರ ೦ರ00|ಡಂಡರ ಕರೆಯಬೆಣಾಗಿದೆ 
37 Rood as [ಅಮಲಸಾನಿ ಆಡ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ `ಹೊಳೆತ್ತುವದು 300 0ರ|ಔ೦ಡರ ಕರೆಯೆಚೇಕಾಗೆದೆ 
3 Todi do ಡಶಾಷಾಕ ಡೊಡ್ಡ ಕರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರ ಕರೆ`ಹೊಳೆತ್ತುವದು 405] 50|ಔಂಡರ ಕರಯಜೇಕಾಗಿಡೆ | 
37 Romo ao ಸರಮತ್ನರ ಕರ ನಾಡೌಪಕ್ಷಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರ ಇಕ್‌ ್‌ಹ 400 500 |ಟಂಡರ ಕರೆಯೆಬೇಕಾಗಿದೆ 
Tae ಷಾಸ್ತಾವಡ 400 ಸರ ಪಾಡಕ ಹಪ್‌ wi 
& 7 ಸಾ ಕ ಹಾತ್ತಾವದಾ 400 0.0|ಟೆಂಡರ ಕರೆಯೆಜೇಕಾಗಿದೆ —————| 
37 ಯಾದಗಿರ |ಯಾದಗರ ವರಸಾಂಬರ 3ರ ಹಾಳತ್ತುವದಾ TT 40ರ 0ರ|ನಂಡರ ಕರಯಚೌನಾಗಡೆ 
ಹಾಡ ಹಾದಗರ ಮ್‌ ಮಾತತ್ತನದ 47ರ ರರ ಚರಕ ಹಾಚಾ yl 
3ರ ಮದ ಮಕರಳೊರು 4ರ" 400 ೩ ರರ ಕಾಮಗಾಕ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔೆಡೆ" 
4ರ ತುಮಕಾರು `ತುಮಕೊರು ಅಮಾನಿ ಪೊಸಕರ್‌ | 400 4 ೦ರ[ಕಾವಾಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
1 [ಪಮಾಕಾರು [ಪಮೆಕಾರು ತೆಟ್ಟಪ್ಸ್‌ `ಉುತ್ತರಘಟ್ಟ ಕರೆ 400| 400 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಸೊಂಡಿಡೆ 
42 [ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ದೇವರಾಯೆಪ್ರೊಣ ಕರೆ 4.00 3.99|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
73 ಾಾಮಕೂರು ತುಮಕಾದ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ pT 40ರ [ನಾವಾಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
37 ಮಾಡ ಪಮಾಕಾರು ಕೋರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ 40ರ 4 0ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 ಫವಪಾರು ತುವಕಾರು ಸಾರು ಅವಾನಿಕರೆ 40೦ 40೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಮಾ ಪವಾರ ಮಾರಾ ರರ 1ರ ನಷಗಾರ ಪನರ್ನಗಾಂನಡ 
47 |ಪುಮಕಾರು '|ಪಷಕಾರು ಸಾಸಲು 4.00 0.೦೦ !ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ 
4 |ಷಾಕಾರುಾ '|ತುಮಕಾಹು ಕಾಬಾ = 400 355 ಾವಾಗಾರ ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
7 ಹವಾಕಾರು ತುಮಕೂರು ಸರವಾರ ಕಕ 400 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗನಂಡಿಡೆ 


— 7 — 
ಕಸಂ ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು | Wi ವೆಚ್ಚ [a0 
i I 3 4 } 5 6 7 
೨0 ”ತುಮಪೂರ ಹಮಾರ ನಡವ 400] 0೦ ಕೈವಡವಾಗಿದ } Kf 
37 ಪವಸಾರ ಮಪಾರ್‌ ಕಾನ್‌ TT 40ರ] 4 ರರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್‌ಸಾನನದ 
57 ವಕಾರ್‌ ಹವಾ ಪ ರ್‌ mm | 400 20ರ ವಾಸಾ ಪಾನ್‌ಸ್‌ತ 
53 [ಪುಮಕೊರು [ತುಮಕೂರು ನಾಗವಕ್ಲ ಮಾನಕ Eo] —r— 
7 ಮರ ನ್‌್‌ ಇನಾಸ 200 20S ಮಾರ್‌ 
55 ಮಕಾರ ಡಗರ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್‌ ಕರ SU £00 4.0೦[ಕಾಮಗಾರಿಪೊರ್ಣಿಗೊಂಡಡೆ 
TRS TNT hE I — EERE 
ಕ] ಪವಾರ ಪಡ್‌ ಅರರ 40ರ 3 ರ5[ಾಮಗಾಕ ಪಾರ್ನಸಾಡತ 
CESS Te ಬರಕಹ್ಸ್‌ರ | ್‌ £400 40೦ ಗಾಮಗಾಕ ಪಾರ್‌ಸಾನಕಡ 
59 `ತುಮಕೊರು"ಹಾರಟಗರ ಡಿ.ನಾಗ್‌ನೆಹ್‌ರ" 400 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡ್‌ 
- ON ESSE) ನಾಡ್ಡಾಪಾಕ್‌ ——— — 400 4.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣ್ನಗಾಂಡಡೆ 
617 ತುಮಕೂರು ಹಾರಕ ಬೊಮ್ಮರ್‌ನಿಷರಕ್‌ಕ RS 
ರನ್‌ ೩ರ ನರ ನವಾಗಾಕ ನಾನಾ 
63 [ತುಮಕೂರು `ನಾರಟಗರ ್‌ಪಾಗರಘಷ್ಟರ ದ್‌್‌ Tr 400 4.0೦ [ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಡ" 
| ವಾರನ್‌ ~— 00 20S ಪಾನ್‌” 
65 Tಹಮಕೂಹಣೂರಜಸಕ ತೊನಿನ್‌ರ ರ್‌ ರ್‌ | 2೫00 4.00 ಕಾಮ್‌ಗಾರ ಪೊರ್ಣಗೊನಡಡ" 
56 ತಮಕಾರು ನುಡಗಿರ ಸಿದ್ದಮರತೆ ರ್‌ 400 4.00|ಕಾಮೆಗಾಕಿ`ಪೊರ್ಣಗಸಾಾಡಡ" 
67 `ತುವಕೂರು ಮದುಗಕ ಹೆಸರ ಡೊಡ್ಡ | 2400 4.0೦[ಕಾಮೆಗಾರಿ`'ಪೊರ್ಣಿಸಾೂರಡಡ 
68” ತುಮಕೊಡ”|ಮಮಗಿರ ಬಿದರ | Wi 400 4.00 |ಕಾಮೆಗಾರಿ`ಪೊರ್ಣಸೊಂಕಡೆ 
ಈ ನನಸಾಡ ಹಹಗ ಸರಣ - ——————— 400 20ರ ಾಪುಸಾಕ ಪಾರ್ನಗನಾಕಡ 
7 ಪಮಕಾರು]ಮುಡಗರ ಬಿಜವಾರಕ oo 0S ಪಾನ್‌ — 
——ಕಾರು್‌್‌ಮುಧುಗರ ರಂಟವನ್‌ಮ್‌ 40ರ 4 0೦/ಕಾಮಗಾರಿ ಪೌಣನಸಾನಡ ರ 
7 Tಮಕೊರುಮಧಾಗರ ವಕ್‌ — ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಡ್‌” 
7 ಪಮಕಾರು'ಮಾದುಗಿರ ಬೆಡತ್ಲೌರ"&ೆ ” PR eT ಪೊರ್ಣಸೊಂಕದಡೆ 
7 ಮಕಾರ ಹಡನ ಯಾರರ i 00 ರರ ಕಾವಗಾಕ ಪನನ್‌ಸಾನಡ" 
75 ತುಮೆಕೌರುಮಡುಗಿರ ಪೋಲೇನಷಳ್ಳ 3ರ TT 300 0S Eಾರ್ನ್‌ಾನಡ 
, 7 ನಕಾಡ ಸ್ಯ ನಗ್‌ PN ETT SESS 
77 |ತುಮೆಕೊರು ಸಪ ಹಾಗವವಾಕ್‌ರ T 400ರ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗಾನಡದೆ 
i 
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—T] f ಅಂದಾಜು 
ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
[ p 3 EE % ಇ S ್ಯಾ 
i —— 
7೯7 |ತುಷಕೊರು" ಗುಬ್ಬಿ ಮಠದ 4ರ 400 4 ರರ ಕಾಮಗಾರಿ" ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೯ ಾಮಕೂರು Bir ವರಹಾ ಕರೆ" 400 ಸ ರರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಸೊಂಡಿಡೆ 
ಕ ವಕಾರ್‌ ಸ್ನ 1ರನಗನಷ್ಠಾ ಕ 5ರ 5ರ ನವ್‌ ಪಾರ್ನಸಾರಡಡ 
ಪಕಾರ ಗುನ್ನ ಪಾಷಾ ರಾಷ್‌ 750 2 ಾಮಗಾರ ಪನರ್ಣಗೂಂಡದೆ 
೫ ಹಷಾಕಾರು ಗುಪ್ಪಿ ನರಾಬಕಷ್ಳ್‌ 206] ೨ ರರ ಾಮಗಾರ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ನ ಷಾಕ್‌ ರಾಷ್‌ |ಗಾಲಕರೆ ೩0ರ 2 ರರ ।ಕವಾಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ಕ ಾಷಕಾರು ಗುನ್ನ ಸಲ್ಲಾಪ 400 ಸ9ಂ॥ಕಾಮಗಾರ' ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔ 
ಕ್‌ ಪವಾರ ನಾಗ ಪೊನ್ನನ ಕರ 400 2 ರರ ಾಮಗಾರಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಪಮಕಾರುಪಾಷೆಗಡ ಕನಮಡಿ 400 4 0೦|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕ |ಪವಪೂಹ ಪಾವಗಡ ಪಂಣಾವಾರಕರೆ ನಂ ೦.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾತಿಕವಾಗಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1— _— —— 
ಕ ಷಮಕೂರು ಪಾವಗಡ ಸಾಲನಕುಂಟರ 400 ಇರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಎ 
85 ತುಮಕೊರು` ಪಾವಗಡ ರಗಸಮಾಡ್‌ 400 4 ರ೦[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಹರ್‌ ನಾಗ ಮುರಾರಯ್ಯ್ಕೆನರ 40ರ 4 ರರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಸೊಂಡಿಡೆ 
51 [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕನ್ನಂಪ್ಲ್‌ ಕರ 400! ೧.೦೦ [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
57 ಡಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ |ಸೋಷಾನಾಥೆಪುರೆ ಕ 400 3 3|ಕಾಮಗಾರಿ'ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸ ಸ್‌ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಲೇಮರಿ`ಪುವ್ಹಾಡಮ್ಮನ ಕೆರ 4೦೦ 3 93|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕ ಬವಳ್ಯಾಪಾರ |ದಾಗಾಪಪ್ಲ ಪಾಲಕರ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ 40ರ ರ.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
SRS TR ಗಾನ್‌ ರ ನ ನ್‌ ಹನ್‌ಸಾತಡ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ದಗೇಪಲ್ಲಿ ಜೀಜೆಗಾನಹಳ್ಳಿ 400 3 ೨೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
— 3 ಹಾರ 7 — ನಹಾ"ಡೆ EE Te 
6 [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |ಗುಡಿಬಂಡ ಗೆಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕ 4.0೦ 396 [ಕಾಮಗಾರಿ ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
57 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಗುಡಿಬಂಡೆ ಎಲ್ಲೋಡು ಕೆರ 400 3 9೦[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
58[ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹೆರೆ ರಾವಾ ವರುಡುಗಂಡ ಇಮಾನಿ ಇಮ್ಮಸಾನ್‌ಕರೆ 400 3.97 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕ ನ್ಯಾಬಧ್ಯಾಡುರಬಂತಾಷಾಡಪುಂಗಾನಹ್ಸಿ ಕೆರೆ 40ರ ರ ರರ ಕಾವಾ ಘತವಾಗಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
7ರ [ಚಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ನಂತಾಮೇ ತಳಗವಾರ ಇಮಾನಿರೆ | 4೩೦ರ 5 9 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
77 ಜಕ್ಸಬಳ್ಳಾಪುರ |ಚಿಂತಾಮೆಣೆ ಫಾಡದವಾಡಿ ಕರೆ 40೦ 93 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
we 
102 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಕೆರ P 400 0 ರರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
— RE 
75 ಜವಳ್ಗಾಪಾರ ಚಿಂತಾಮಣಿ '']ಫೋಟಗಲ್‌ ಅಮಾನಿ 400) 3 ೨5 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—l ] A K4 


ಷರಾ 
ನ್‌ 6 ಮೊತ್ತ ಈ 
1 2 3 4 5 6 7 
03 ”[ಚಿಕ್ಕಬನ್ಳಾಪಾಕ ]ಹಡಬರಡ ಬೀಜೆಗಾನಷ್ಳ ಕ 45ರ 4.42 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮೌಾರ್‌ಗಾಂಷಡ 
05 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (ಗುಡಿಬಂಡೆ ರಾಮಪ್ಪನಕೆರೆ 4.50 0.೦೦[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ: 
06 "|ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುಕಗುಡಿದಂಡೆ ಬಂದಾಕ್ಷಹ್ಸ್‌ 450 4.47 |ಕಾಮೆಗಾರಿ`ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಸ್ಯವತ್ಯಾಪರ ಪರವಾ ಡೌಡ್ಗವಚಾವ್ನನಷ್ನ್‌ ರ To ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾರ ತನದ ಇನ ಷಾ 
' ' ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುಪುದಿಲ್ಲ 
08 'ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹೆರ `` ಚಂತಾಮಣಿ ಗರಡರುವವ್‌ರ TT 400 ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ`ನೀರು ತಂಜಿರುವ ರನ ಷಾನ 
k ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
09 |ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೈವಾರ ದೊಡ್ಡ ಕರೆ 4.00| ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು: 
0ಕ್ಕದತ್ಕಾಪರ ಜರವಾ |ಪಾಠೇನಪಳ್ಳ'ಹಾಡ್ಡರೆ 2 `ಗಾವಾಗಾರ ಕೃಸ್ಗಪನಾವಹ 
1 [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ" ಪಾತಕಾಟ ಪತರ y 400 ಕಾಮೆಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 
2" |ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಚರತಾಮಣಿ ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಡೊಡ್ಡ Ws 300 ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿ 
3 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಂಡಿ ನರಗರವಕ್ಸ ಅಕಹಾಕ ಕಕ Nal 30] ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಸಾಳ್ಳಾಗುವುದು 
ಸ ಪಕ್ಯವಳ್ಳಾಪರ I ರರ i : 300 | ಕಾಮಗಾರಿ ಸೃಸಾಳ್ಳರಾಗವುಹ 
715 ಜಿಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಾವಣ |ಬರಡಗಂಡ TE ಕಾಷಗಾಕೃಸಾ್ಸರಾಗುವದ್‌ 
ತಕ್ಕವಳ್ಳಾಪೌಕದಾಗಾಪಲ್ಲ ಗೌನಪ ಇರ ಕ 7 406 0.0೦|ಕಮೌಗಾಕ ಪ್ರಗತಯಕ್ಸದ 
7 ಟಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ "ನಾಗ್‌ ಹರನ್ನವಂ್‌ ತ ಗಟ - 400 ಕರಯಲ್ಲ`ನಾರು`ಪಾಂನನುನ ನಾವ 


ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


\ 8 ಪಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪೌಕ]ದಾಗಾಪಕ್ತ ನರಸರದಡ್ಡಿಕುಂಟಿ ಕೆರೆ - ಸ § 4.00 ಕರಹುಕ್ಲಿ ನಾರ ಪಾವನಾ ರನ್‌ ಇವರ 


ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


9 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಲಕುಂಟೆ ಕೆರೆ" ' - 4.00 ಕರಯೆಶ್ಸ್‌ನೌಹ`ತುಂದರುನ ಇನ ವಾರ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
20 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ `ನಂಡವಾಕಪಕ್ತ ಕೆರ , ME 4.00 ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು`ತುಂಜಿರುವ ಪಕಣ ಮಾರ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾ?'ರುವುದಿಲ್ಲ 
7 ್ಯಾಪಾರಕ ವಗಹಕ್ಟ ಕಾರಡರಕ್ಕದಕ್‌ ಕ ಸ್‌ oN TS ಹತ್ತರ 
127” ಜಿಕ್ಕಳ್ಳಾಪುರ |ಬಾಗೌಪಕ್ಷ ಹೊೌಸಹುಡ್ಯ'ರ 400 0.೦೦ [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೆಗಕಯಕ್ರಡ: 
23 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದತುಂಕೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ 4.00 0.೦೦[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ" 
24 [ಜಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಬಾಗಾಪಕ್ತ ಶಂಕಂವಾಕಪ್ಪ್‌ೆ 5 4.00| 0.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯಕ್ಷಡ 
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| ಅಂದಾಜು 
ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ |] ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ |ಷರಾ 
T p 3 7 TT FU 7 
75 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟವರ್ಶಿನಿಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ 4.00 ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
- i ’ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
A - -—— ವ: 
728 |ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಮಾರಗಾನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ 4.00 ೧.೧೦[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
i 2 ——— ತ್ಯ 3 
27 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಡೇವೆರಗುಡಪಲ್ಲಿ 'ಗಡದಿಂ ರಾಮಕೈಷ್ಣಯ್ಕೆನ ಕೆರೆ 5.00 ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗದಾಳೌಂಡು 
i ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
7೯ [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ. ಧಘಂದಂವಾರಪಕ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಯೆಗವಬಂಡ್ಗಕೆರೆ ಬೈರೆಡ್ಡ ಕರ 500 ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವೆ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
' ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
UU i _ — 3 ರ 
29 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗೊಳೂರು'ಗ್ರಾಮದ `ಚಿನ್ನಕಾಯಲಪಲ್ಲಿ ಕರ 4.00 ಬೆಳೆಗಳು: ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೂಂಡು 
i ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
3 |[ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪಕ|ಜಾಗೇಪಕ್ತಿ ನಾಕ್‌ಮಡ್ನೇಪ್ನ್‌ ಗಾಮಡ ಕಕುಬರಪಕ್ಲಿ 'ಊರಮುಂದಿನ ಕರೆ 400 ಕತಂಯಲ್ಲಿ ನೇರು 'ತುಂಜಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
i ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
I - — 
77 ಜ್ಯಬಳ್ಗಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಮಾನಾಯಕನಪಲ್ಲ'ಗ್ರಾಮಡ ಗುಮ್ಮಾಳೆಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ 40೦ ಪಗಳು ಇರುವ ಾರಣ ಮಣ್ಣಾ`ತೆಗದುಕೊಂಡು 
> ; ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
37 ಣ್‌ಬಧ್ಳಾಪುರ |ಜಾಗೇವಲ್ಲಿ; ತೋಳೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಟಮಡಕ 40೦ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
" ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
RT RR ಪವನ ವಾಗ್‌ಪಕ್ಟ ನಾಡ್‌ 4ರರ ಪ ಇದನ್‌ ಇರಣ ಪಣ್ಣು ತದಾಕೂಂಡ 
- ' ‘ ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ 'ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
734 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಯಲಂಪಕ್ಸ ಗಾರಮುಂದಿನ ಕರೆ" 400 ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ; K " ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
— —— : —— - Hd 
35ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಮ್ಮನ ಕರೆ 4.00 ಕ.ಕೆ.ಸೆಂ.ಅ.ಪ್ರಾ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
rr - —— ee 3 p] ——! 
36 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಮಂಗಸಂದ್ರ ರಾಜುವಾರಕರೆ 400 ಕಸಂ ಅ.ಪ್ರಾ`ಕವರ ಆಡೇತದೆಂತೆ`ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
37 ಪಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನಂಪಲ್ಲಿಕೆರೆ 4.00 ರಂಯಕ್ಲ'ನೀರು`ತುಂಬಿರುವೆ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
' ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
7 ವಾ್‌ ನಂತ ರ್ಥನಷಾ್‌ ಧಾವನಾಕ್‌ಸ್‌ವಾಸಾಷಡು 
ಕೃಬಳ್ಳಾಪು ರ್ರಲಕ್ಯೇನಹಳ್ಳಿ, 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವು 
3ರ ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಚಿನ್ನಪನ ಕರೆ 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 
40 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಕರೆ 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 
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ಕಸೆಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚ |ಷರಾ 


ಮೊತ ಸ್ತಿ 
. - 3 OO Oo 
| FA 3 % 5 6 7 
” 47 ಜ್ಯ ಬಳ್ಳಾಪಾರ ಗಾಕಬಂಡ ದೊಡ್ಡಕುರುಬಕಷ್ಠಾ ರ 300 ಾಮಗಾರಿ ಕೈಸಾಸಲಾಣಾವುಡ್‌ | 
7 ವರೆ ಮಳಬಾಗರಾ|ಗಸಡವಕ್ತ ಬಸಪ್ನನನಂಡ ತ್ರದ ನನುಗಾರ ೨6ರ ರರ 03್‌ತಯಳಿದೆ" K "1 
} i ಲ W 
ಘ್‌. ಪಾಡ್ಯ ಮಾಡ್ಕ ಸನಾಪನ್‌ಇವಾಸಾರ —f 50 NN i 
| dl — _ 
44 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ `ಚೈಕೊತ್ತಾರು ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮೌಗಾರಿ 2.00 0.0೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ " } 
- Py pel ವ ಅಮು ಸನ ಜವ — pee) ಹುವಡ್‌ 
45 ಬಚ್ಚವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಶೆಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಷಾಗಾರ 2.00 0.0೦[ಪಗತಿಂಯಿಲ್ಲಿ: 
38  . [ನರ್ನಹ್ನ್‌ ಗಾಮದ್‌ಡೊಡ್ಡ್‌ರ ಹಾಳತ್ತವ ಇಾವಗಾರ 200 ೧.೦೦।೫ಗತಿಯಲ್ಲಡೆ NK 7 
47. ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ 'ಗಾಮದ ಚಿಲ್ಲೇಪ್ಲಿ ರ ಹೊಳತ್ತುವ ಇನಾಸನ | 20ರ 0.೦೦[ಪಗತಿಯೆಕ್ತಡ NW 
4 ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ 'ಗ್ರಾಮಡೆ`ಕೆದಿರಂಪಕ್ಸ ಕರ 'ಷಸಕತ್ತನ ಹವಾ 200 __0ರ೦।ಪಗತಿಕ್ಲಡೆ } 1 
pL] ಕಡ್ಡವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗವ ಕ'ಹೂಳತ್ತವ'ಪಷಾಗಾಕ 200 0.0೦[ಕಗತಿಯಿಲ್ಲಿಡ : ] 
[ m ಧ್‌ rl s 
50 ಪೆಗಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹಳೆತ್ತವ್‌ಕಾಮಗಾಕ” 2.00 0.00[ಪಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
75 [ನಾಲಾರ ಕೋಲಾರ . ಮೌಂಚಂಡೆಹಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ವನಷ್ಯಾ ಕರ'ಹೊಳಪ್ತವ ಷಸ 2.00 0.00 )ಂಪಗತಯಲ್ಲಡ : 
I 
52 ಯಳಚೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ 'ವಡ್ಗುಕೆರ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮೆಗಾರಿ 3.00 0.0೦|ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 
3 ಪಾನ ಮುರ ನನನ ಪಪ್‌ ವಾರ 250 0.00 ಪಗಡೆ — 1 
TE [ಎ೦.ಪಾ್ತಂಡಷ್ಯಾ ವಾದ ಇನರವಮಾದನಕ ಫಾಕ್‌ 500 ೧.೦೦ 'ಪಗತಿಯಕ್ಲದ K 
ಕಾಮಗಾರಿ i 
55 -[ತೋಲಾರೆ ಬಂಗಾರಪೇಟಿ [ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಅಗಸನ ಕರೆಯಕ್ತ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾಕ 200 0.0೦]ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
RU ರಾಷ್‌ ಕಕ್ಷ ಪಾವನ ಷಾ ೨೦0ರ REST Ks "| 
37 ಮುದ್ದೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 'ಭಾಟನಕರಂಯಳ್ಲ್‌'ಹೊಳತ್ತಾವ ಇವಾಗಾಕ 2.001 00೦೫7 ಕಿಕ್ರಡೆ 
58 ಬೆಟ್ಕೂರು ಕಾಯಂಕುಂಟೆ`ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವ ಮಗಾಕ 2.00 0.0೦/ಪಗತಿಯಿಲ್ಲ್‌ಡೆ : ) 
| ; 
59 .[ಚಾಮರಾಜ ಕೂಳ್ಳೇಗಾಲ ನೂರ್‌ ನಾನ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.00 3.99|[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಗರ ಮಿನ್ನತ್ತುಹಳ್ಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ : 
RR —— 
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7 ಅಂದಾಜು 
ಕ್ರಸಂ. ಜೆಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು KE ವೆಚ್ಚ [ಷರಾ 
RS ಮೊತ್ತ Ha p 
i ಮ್‌ 
1 2 3 R 4 A 5 6 7 
160 ಚಾಮರಾಜ ಗಾತ್ಸಗಾರ ಹೆಣೊರು`ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.00 3.98 /ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಗರ ಕೊತ್ತಮೊರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 [ಜಾಮರಾಜ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹನೊರು'`ವಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 400 5"99 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ 
ನಗರ ಲಿಂಗಮ್ಮನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
16 [ಜಾಮರಾಜ ಫೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.00 5 99 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನ್‌] 
ನಗರ ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
TE | | i | 
163 ಚಾಮರಾಜ ನಿಳ್ಳೇಗಾಲ ಹನೊರು `ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.00 "3 '9೦[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಗರ ' ಬರಾಳಕೊಬ್ಬೆಹಳ್ಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
164 [ಚಾಮರಾಜ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ "ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.00 3. 9ರ[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಗರ ಅಲಗಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
65 ಚಾಮರಾಜ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಚಾಮೆರಾಜನೆಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಟಿಕೆರ ಕರೆಯೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಳನ್ನು “T 4.00 0.0೦[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ನಗರ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
— ——— ವ — ~—— Bt —— S| 
6 ಚಾಮರಾಜ [ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟಿಕರ' ಕರೆಯೆ 400 0 ರರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಗರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
Di & ಸ 
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ಔ 
ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ T ಕಾಮಗಾರಿಯ'`ಹೆಸರ ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೌತ ಷೆರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಃ ಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) [ಹಾರ್‌ 
H 
1 2 3 4 5 6 7. $ oo 9 
1 |[ಬೆಂಗಳನರ್‌ ಸಗರ ಬಂಗಳೂರು ಪೊರ 702-3 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಗಳೊರು ಪಣರ್ಷ'ಜಪ್ರ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 70.00 0.00; ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 
Fl 
2 [ಬೆಂಗಳೂರ್‌ನೆಗರ ಬೆಂಗಳೂರು` ಪಾರ್‌ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಕ್ಪ್‌ ದಕ್ಷಣ ತಾ ಗಳವರ ಅಭಿವೃದ್ಧ 65.00 0.00] ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 
ಕಾಮಗಾರಿ . NA 
3 ಬೆಂಗಳೆ6ರು ನೆಗರ ಬಂಗಳೂರು ಪೊರ I ಪಾಳ್‌ ಹಾರ್‌ ಜಿಲ್ಲ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 65.00 0.೧೦|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಸೊಂಕಪ 
| 
4 |ಬೆಂಗಳನರು ನಗರ ಅನೇಕಲ್‌ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಗಾರ ಆನೇಕೆಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಔ ಹಾರಗದ್ದೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ 100.00 30.42 |ಕಾಮೆಗಾರಿ' ಪೊರ್ಣಗೊರನಡ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[2 ಎ 
5 ಆನೇಕಲ್‌ 4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ '(ಬಿದರಗಿರ ಡೊಡ್ಡಕರೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 37.01 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗಾಂನಪ 4 
> { 
6 ಆನೇಕಲ್‌ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಗಳೊರು ನೆಗರ`ಫ್ಲಆಸ್‌ಕಲ್‌ ಸಕಲವಾರೆ 100.00 66.72 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೌರ್ಣಗೊಂನಷ H 
ಭುಜಂಗದಾಸಕಿರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಳು } 
7 ಅನೇಕಲ್‌ 4702-ಕರೆಗಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಗಳೊರು ನೆಗರ`ಡ್ಲ ನವ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ 38 50.00 31.01 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಪತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
[3 ಅನೇಕಲ್‌ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಬಂಗಳೂರು ನಗರ`ಜಿಫ್ಗ್‌ ನಾರ್‌ ವರನ ಬಿದರಗುಪ್ತೆ ಕರೆ 50.00 43.19 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗಾರನಡ j 
| [ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ” 
9 ಬಿಂಗಳ ರು ಗ್ರಮಾಂತರ" ಹೌಸಹಾ 4702-ಕಿರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಂಗಳೊಹು ಗಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲ ಹೊಸಫೋ8 ' 50.00 0.00 ರೀಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲಿಡೆ 
” ಕುರಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ees ಗ್ರಮಾಂತರ ]ಹೊಸಹಾಚ 4702-ಕರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು" ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾತ ತಾ॥ 50,00 0.00 
ಸ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಅಜಿ: ೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ " 
¥ [i 4702-ಕರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ TT 200.00 232.66 |ಕಾಮಗಾರಿ`ಭ್‌ತಾವಾಗ & 
l ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Ty ನೆಲಮಂಗಲ 4702-ತರೆಗ4 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಲಮಂಗಲ ಕರೆ ಸಪಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 360.00 91.60| ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನೆಲಮಂಗಲ 1 
13 |ರಾಮನ್‌ಗರ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಾಕಂಯಡ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಿಗೆ 190.00 125.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌಾಕವಾನ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾದಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | 
14 ರಾಮನಗರ ರಾಮನೆಗರ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಮನೆಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಹ 'ಷನ್ನಾ್‌ ತವಾ ಮಗ 15:00 10.28|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೂಂಔದ: H ww 
15 [ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ 4702-ಕೆರೆಗಳೆ 25.00 0.೦0೦[ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊರಕಡ & 
H K 
[1 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. 
16 [ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ 4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆ 50.00 0.00 ರರ ನವಾಪ್‌ ಕವತ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ |] 
+ 
17 [ರಾಮನಗರ ರಾಮನೆಗೆರ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರುವ ಶ್ಶ್ರೀರಾವಾಡೌಪಕT 45.00 43.78 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೌರ್ಣಗಾಾನಡ 
i ೃಣ್ಣಿ (ಬೆಂಗಳೂರು. 
. Hd 
| | ! R 
[NE ರಾಮೆನಗರ KEE 15.001 0.00 
l | . 
| . 
{ i } i 


ಸರ. ಪ್ತಿ ತಾಮ್ಹೂಕ ಕಶರ್ಷಕ ಧಾಷಗಾರಯ ಹೆಸರು ಸಂಡಾಜಾ ಪತ್ತೆ ಸಾವಗಾರಯ ಪಂತ ಷರಾ 
' (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಘಫಾರ್ಣಗೊಂಡಡೆಪೆಗತೆಯೆಲ್ಲಿದೆ 
T pl 3 , [ - 5 [3 ಫ ಕ್‌ 
79 ರಾಮನಗರ ಇನ್‌ಪಕ ನ್‌ಪಾರ 702-ಕರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ ಕಸಕಮರ ತಾರ್ಲಾನ. ಸುವರ್ಣಮುಖಿ 300.00 22'98[ಕಾಮೆಗಾರಿ ಮೌರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- [ಜಲಾಶಯದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ” 
§ 1,840.00 734.65 
1 ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ F702-00-101-1-07-436 ನನನ್‌ ವಾ ಪಸ್‌ಮಾರ್‌ ಪಾರ್ಗ ಹೊಬಳಿ ಹೆಳೆಊರು ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 19.62 ಇಾವಾಗಾರ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತಿರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
"ನಬಾಡ್‌ ೯) 
7 ಪಾರು ಹಣಿಗರ್‌ 470-ರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತಪ ಪ್ರಸನ್‌ ತಾನ ಹಿರೇಯಾಹ ದುರ್ಗ pT [EXT 
K ಹೋಬಳಿ. ತಾವರೆಕೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕರಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆ 
j ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹಮಾರ ಕುಣಿಗಲ್‌ ರತ ಇವನಾರವ ಪಮಕಾರು ಜಿಲ್ಲೆ ಜಣಿಗಲ್‌ ವಮನ ಪಾತ್ರ್ತಿದರ್ಗ ಹೋಬಳಿ. ೩85 
ಸೀನಪ್ಪಸಹಲ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸ ಪಮೌಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ "4702-ಡೆಗಳೆ ಅಧನೀಕರಣ [ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ. ಇಷಗವ್‌ ತಮಾ ಹರೆಯೊರು'ದುರ್ಗ 45 
} ಹೋಬಳಿ. ಚಿಕ್ಕಮಾವತ್ತೂರು ಚೋಳಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
3್‌ತಾಮಕೊರು ಕುಣಿಗಲ್‌ ರಗ ರಧುನೀತರಣ  ತಮೆಕೂರು ಬಿಲ್ಲ. ಇನ್‌ ತಾಲ್ದಾನ.'ಹೆಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ 495 409 ಇವಷಗಾರ ಪೊಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
' ಹೋಬಳಿ. ತಂಗಚ್ಜೆಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಮಯ್ಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 
ಕ 1ಪಮಕೊರು ಕುಣಿಗಲ್‌ 77ರ ನಧನೀಕರಣ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ. ನಡಗ ತಾಲ್ಲೂಔ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, 455 %28 ಮರ್ನ್‌ಗಾಂಡಡೆ 
ಕದರಾಪುರದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ _ 
7 ತುಮಕೂರು TE ರಗ ಆಡುನಾತರಣ |ತಮಕೊರು ಜಿಲ್ಲ ನಗರ್‌ ಪಬ್ನಾನ ಸಡಷಾನ ಇನಹಾ 250ರ ಸಾಗ ನಷಗಾರ ಮಾರ್ಣಗೊಂಡ 
- ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕ ತಾಮಕೊರು ಮಧುಗಿರಿ ಕಗ್ಗ ತಧುನೀಕರದ 1ನಧಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂರು ಇಾನಗನಷ್ಸಾ ಹೋ ಮೈದೆನಷ್ಸ್‌ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.0೦ 737 
ಕಾಮಗಾರಿ 
$ ಹಮಕೂರು ಮೆದುಗಿರಿ 77ರ ತಗನ ವಡುನೇಕರಣ [ಮಧುಗಿರಿ ಸರಸ ಕಂಗಾಪಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 53.00 52.95 ಧವಷಗಾರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
1ರ [ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ರಗಳ ಆಧನೀಕರಣ |ನುವಗರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ನಡಗ ತನವ ಪನಾಮಾತಡಿರೆ ಕಡೆ 10.00 $50 ನಮಾ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
> ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ” 
ಸು _ 
1 [ತುಮಕೊರು ಗುಬ್ಬಿ ರಗ ಆಧುನೀಕರಣ |ತೊಮೆಕೂರೆ ಜಿಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ 'ಹೆಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕರ 50.00 28.05 ನಷ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡೆದೆ 
ಅಭಿವದ್ಧಿ 
1 ತುಮಕೊರು 5 4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ, ಗುಜ್ಜ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂಡೆನಹಳ್ಳಿ 10.00 8.91 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಿ ಕಾ: 
ಫಿ _ 
13 ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬ ಸ ಆಧುನೀಕರಣ ಜ್ಜ ಕು. ಮಂರಿಚಲದೂರ 8.00 27.55 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿ: ದ್ಧಿ ಕಾ ುಗಾರಿ (ಬದಲಿ: 
14 [ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ 70-ರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ವಾಡ ಹೋಜಬತಫ ತಿವಮರ 25.00 ಫಮರ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಐರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ 
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
75 ತುಮಕೂರು" ಗುಜ್ಜ 7ರ7-ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮರಷಾಮಾಕ ಸಾಪ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 3'ರರ 


ಸೌಂ. ಜ್ನ ತಾಪ್ಹೊಹ ಲೆಕ್ಕ ಶೇರ್ಷಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಹೌ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಟ್ಟು'ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯಹಂತ ಷರಾ 
| . (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪೊರ್ಣಗೊರಡರಪತಿಡುತ್ತಾಡ 


[EN 


7 7 5 ] 3 - [5 7 FJ F] 
16 ತುಮಕೊರ್‌ ಗುಬ್ಬಿ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತುಮಕೂರ ಜಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂ ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೌ ಇರ 10.00 7.00] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಾಂಡಡಿ 


17 ತಿಮಕೂರು ತುರವೇಕರೆ 4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 22.00 20.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿ ಕೋದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಫಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿಮ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
18 ತುಮಕೊರು ತುರುವೇಕೆರೆ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ನಾಯಸಂದ್ರ್‌ ಹೋಬಳಿ `ಚೊರ್ಟೌನಷ್ಸ್‌ 'ಗ್ರಾವಾಡ 5.20 5719 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೋಡಿಡೆ 
1 
15 ತುರುವೇಕೆರೆ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 10.00 9.99 
i 
ಪಾವೆಗಡ 4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ [ಔಷಕಾರ ನ ಕೊಷಾರ್ಲಷ್ಥ್‌ ಗ ್ರವದ ಸನಂ ಇ 500 401 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೌರ್ಣಗೂಡತೆ 
ಡುತ್ತು 31/1ರಲ್ಲಿರುವ ಹೀಡರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
» V3 f 
Ae ಗಾ ನ pr] ಪನ ಮರಳೂರು ರ 00 400]  ಕಾಮಗಾರ ಪಾರ್ಣಸಾಂದ 
§ ಅವಾನಿ`ಹೊಸಕರ 200 4.00]  ಕಾಪಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡರ್‌ 
_ I 
ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉತರಘಟ್ಲ ಕರೆ - 4.00 4.001 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ 
ದೇವರಾಯಪೆಬ್ರಣ'ಕರೆ - 400 399 ನಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗಾಂಔಡೆ 
ತುಮೆಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ | 4.00 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋರ ಅಮಾದಿಕೆರೆ 400 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಔದಡೆ 
ಬಾನಿಕೆರೆ 400 4.00] ಕಾಮಗಾರಿ" ಪೌರ್ಣಗೊಂಔಡ್‌ | 
j 
4.00 400 ಕಾಮಗಾರಿ`ಪೊರ್ಣಸೋಸಿಡ ] 
K 4.00 0.00 
[ ಕಾರಾ 400 3591 ಷಾಕ್‌ ಪಾನ್‌] 
l 
ಸಿರವಾರ ಕಠ 4.00 4.00 
: 400 0.00 ಕೈಿಪಿತೆಬಾಗಿದೆ 
1 
4.00 400 ಪೊರ್ಣಗೊಂಸಿದೆ 
4.00 4.001 ರ ಪೊರ್ಣಗೋಸಡೆ 
40ರ 0-06] 1 
400 400 ಹೊರ್ಣಗೊಂಸೆಡೆ 
ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕೆ 400 400 ರ್ಣಗೊಂಡದ್‌ 1 
ಕೌಪಾರಬರ್‌ರೆ 400 4.00] ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಸಾಂಡರ 
40ರ 398 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ: RS 
4.00 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4.00 400 ಕಾಮಗಾರಿಪೊರ್ಣಗಾಂಡಿಡೆ 
40ರ 4.00] ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಡ J 
¥ 200 1.99 ಕಾಮಗಾರಿ" ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ |] 
400 400 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೌರ್ಣಗೊಂದಡ k 
K | 400 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ 


ಕ್ರಸಂ, ಚಿಲ್ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಗಾ ಪಡ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ” ಹಂತೆ 


ಮ್‌ kd A ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) [ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಡೆಪ್ರಗತಿಕಿಡೆ 
1 2 3 4 s 6 7 F) 
46 ತುಮಕೊರು ಕೊರಬಗೆ ತರಸಂಜೀವಿಔ ಹುವಿಜಂಣಿಶೊಡ್ಡತಿರ 4.00 400 ನಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
87 [ತುಮಕೂರು ಹೊರಟಕೆರೆ ಕಸವ ತಾನನ 400 400 
28 `]ತುಮೆಕೂರು ಮಧಗರ ತರ್‌ಸಂಷಾವನ ಸಿದ್ದಷುರ 3ರ 4.00 400 
35 'ಹಮಕೂರು ಮಧುರ ರ ಸಾವನ್‌ ಹಾಸರ`ಡೊಡ್ಗತ 4.00 £00 ನಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5ರ ತಮಕೊರು ಮಧುಗಿರ ನನ ಬದರ 4.00 4.00 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
37 ನಷಪಾಹ ಘರ 400 400 ಸನಾಡಡ 
52 `ಹಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ 4.00 400 ಹೊರ್ಡ್‌ಗೊಂದಿದೆ 
EES TS ವಧ 4.00 40೦] ಕಾಪಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗೂಂಡರೆ 
ಪವಾರ ಪಗ 4.00 40ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪನರ್ಣಗೂಂಡಿರೆ 
'ಡತ್ತೊರು ಕೆರೆ 4.00 4,00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದಿ 
ತೆರಿಯೂರು ಕರೆ 4.00 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೋಲೇನಹ್ಯ್‌ ಕರೆ 4.00 400 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ನಸ್‌ಫಾಡಗಾಷ್ಕ್‌ ಕೆ . 4.00 3.97 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಹಾಗಲವಾಡರ' 4.00 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೆತದೆ ಕೆರೆ 4.00 4.00 ಕಾಮೆಗಾರಿ`' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದೇವೆರಹ್‌ ಇರೆ 4.00 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ - 2.00 2.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅಜಮ್ಮನಕೆರೆ 4.00 400 ಕಾಮಗಾರಿ ಖೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i ಕುರುಬರೆಹಳ್ಳಿ 2.00 . 200 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
;|ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಗೊಟ್ಟಿಕಿರೆ 4.00 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಖೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
: ಕಲ್ಲೂರು ಕತೆ 400 3.99 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಾಸಾರ್‌ಕ - 4ರ 4ನ ಇಪ 
ಕನ್ನಮೇಡಿ ಕರ 4.00 4.00 ಕಾಮೆಗಾರಿ ಖೆ. 
ಪೆಂಕಟಾಪಿರೆ ಕೆರ 4.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್ಥಾನಪಂಟ್‌ 7) 400 3.95 ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕೆ 4.00 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುರಾರಯ್ಯನಕೆರೆ - 400 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊಣ 
ಆಧುನೀಕರಣ `ಪಷುಕೂರು ಜಿ್ಲೆ. ತೆಮಕೊರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇರ್ಡಗೆರ ಹೋಬಳಿ 1ರ0.0ರ 50ರ ಇಷಾ ಫ್‌ 
ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೂರ್ಣ 
74 |ತುಮಕೊರು ತುಮಕೂರು i 4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 300.00 0.00 
75 ಷಾತ ಹಣಗಪ್‌ 73d ಧನಿಕ 15,00 8.86 
7 'ಹಷಕಾಡ ಕುಣಿಗಲ್‌ ; 4702-ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ನಣೆಗಲ್‌ ತಾಲೂಹ`ಯೆಡಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಯೆಡಿಯೊರು ಗ್ರಾಮದ 450.00! 37.66 
i ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಶೋಷಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹೆಂತೆ 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವೆಚ್ಚ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಿಡ 
{ ! . 
H 2 3 4 3 6 7 8 
77 |ತುಮೆಕೊರು ಕುಣಿಗಲ್‌ 4702-ಕರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಸು ಯಡಿಯೊರು ಹೋಬಳಿ ತಗ್ಗ ದಷ್ಟ ಗಮದ ಹಾರ 200.00 8.60 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ; 
'ನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಶೋಷಕ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
78 [ತುಮಕೂರು .ಕೂರಟಗೆರೆ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 100.00 108.80] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗಾಂಔಡೆ 
79 [ತುಮಕೊರು ಮೆಧುಗಿರೆ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 50.00; 
E ಧಗ 17707-ಕರೆಗ ಆಧಾನರನ ನರಕ ನ ಹಾನ್‌ ತ್‌ಹಾಕವಾನರ 55ರರಿ 7545 [ನನಾ ನನರ್ನಗಾಂಡರ 
$7 ಮಧುಗಿರಿ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ೂರು ಕರ ಹೊಳು ಗೆಡೌವಾಷಗಾರ 2500 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗಸಾಂಡಡೆ; 
i 1,777.95 691.14, ; 
7 [ಚತಡೆರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 4702-ಕರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ `]ಹಾಯೆಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೊಕಟ್ಟಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ - 88.00 74.65] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂ8ಔಡೆ 
_ K ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಬೇಕಿದೆ 
2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ `` 1ಹೋಟಿಕಕೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಫೀಡರ್‌ 50.00 31.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೂಂಔದ 
ಕಾಲುವೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ' § K ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬಕಿದೆ” 
3 [ಚತದರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 4702-ಕೆರೆಗಳ 'ಅಧುನೀಕರಣ''1ಚಿತದುರ್ಗ ಜಪ್ಪ್‌`ಡತ್ರದಾರ್ಗ kT ಭರಮಸಾಗರ ದೊಡ್ಠಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 23473 ನವಾಗಾರ ಪಾರ್ನಗನಾನಡ 
K ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ 
4 ಚಿತ್ತೆದುರ್ಗ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಕ್ಲ್‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಠಾ ಭರಮಾಾಗರ ದೊಡ್ಡಕರೆ ಅನ್ಯದ್ಧ 115.00 101.88] ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾನ್‌ 
7 5 il ; 
5 4102-ಕೆರೆಗಳ ನೀಕರಣ ಇ॥ ಸಿರಿಗೆರೆ ಪೆತ್ತಿರೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳತ್ತಾವ 50.00 32.22] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
[3 ಮೊಳಕಾಲ್ಲೊರು 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತ್ರ; ನಲ್ಲೆ ನ ಇಲ್ಲೂರು ತಾ।ಸಿದ್ದಪೊರ ಕೆರೆ `ವರಿಯೆಲ್ಲಿ 25.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯೆಳ್ಲಿಡೆ 
f | 
| ಕಾಮಗಾರಿ 1 
} 
7 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ [ಚಳ್ಳಕರೆ : 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ of ನಿಲೂಕಿನೆ ಕೊರ್ಲಕುಂಟ್‌ಕರೆಯ`ಆ ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಾಗಾರಿ 5.00 4.981 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
ದ್‌ _ " ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. 
§ 8 ]ಚ3ತಹರ್ಗ ಚಳ್ಳರೆ 4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಣರಣ 50001. 34.02] ಇಮಗ್‌ಕ ಪೊರ್ಣಗಾಂನಡೆ: 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. 
Hl 
9 [ಚಿತ್ರದುರ್ಗ [ಚಳ್ಳಕೆರೆ T7702-ರಗಳ ಘನೀಕರಣ 50.00 36.19] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಕೆಡೆ' ] 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. 
10 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 4702-ಕರೆಗಳ ಆದುನೀಕರಣ 50.00 . 46.38] ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔಿಡೆ 
. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೆಳಿದೆ. 
7 ಚತೆದುರ್ಗ ಚೆರೆ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಓರ್‌ಮಾನ ಪೌಳಿಯ ಚಾನ್‌ ಅಭಿವೃಧಿ (ರೇಖಿಲಗೆತೆ 50.06 40.80] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊರಡಡೆ 
' ಫೀಡರ್‌ ಚಾನಲ್‌) 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ, ಕಾಮಗಾರಿ , | ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. 
12 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚೆಳ್ಳಕರೆ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ `[ಅಜ್ಯನಗುಡು ದುಗ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 15.00 12.35] ಕಾಮೆಗಾರಿಪೊರ್ಣಗೊಂಕ್ಕಿದೆ: 
” ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
NEN ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು 4702-ಕೆರೆಗಳ 20.00 122.18) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂನಿಡೆ 
14 [ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 4702-ಕೆರೆಗಳ 20.00 ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೆಸಂಪಡೆ 
. 
5 4702-ಕೆರೆಗಳೆ 20.00 ಷಾ ಪಾನಾಂ 
[ 
[16 |ೊಳಕಾಲಸಿರು |5702-ಕೆರೆಗಳ 20.00 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸೆರು 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿ್ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ; ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಂತ ಷರಾ 
j (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) [ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ/ಪ್ರಗತಿಯ್ಲಡ 
7 2 E | 7 3 [3 7 ಫ p) 
17 |ಚಿತೆದುರ್ಗ ಮೊಳಿಕಾಲ್ಲೂರು To ಆಧನೇಕರಣ ಪರ್‌ ತಾಲ್ಲೂನ ಬುಕ್ಕಂಬೂದಿ ಕರೆ ಫೀಡರ್‌ ಚಾನಲ್‌ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
k 1 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
[NEES ಮೊಳಿಕಾಲ್ಲೂರು ; 4702 -ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ `1ಹೀರೆಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 99.00 116.95 
19 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ;|4702-00-101-1-07-436 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲ. ಚಳ್ಳೆ ತಾ॥ ಅಜ್ಜನೆಗುಡಿ ದುಗ್ಗಮ್ಮನಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 99.00 98.14 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
: [(ನಬಾಡ್‌ ೯) 
I ್ಸ 
1,011.00 986.99 
7 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 114702 ಪ್ರೆ ಲ್ಲೆ. 20.00 14.051 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[ಕೆರೆಗಳ ಅದುನೀಕರಣ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ : |4702 Er ನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಚೀಳೊರು ಹೋಬಳಿ. ಮುಡ್ದೆಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ 100.00 0.00 ಇಷಾ ಪ್ರಗತಯೆಲ್ಲಿಜೆ 
: [ಕಡೆಗಳ ಅದುನೀಕರಣ ದೊಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಮರಪಕುಂಟೆ ಇಂಗು ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
/ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 
3 [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 17705 ಪ್ರಧಾನ ಇಾಮಗಾನಗಕು ಬಾಗಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಲ್ಪಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಫೆರೆಯಿಂದೆ ಚೌಡಮ್ಮನ ಕೆರಗೆ 70.00 0.00 ಬೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಂಸಿಯಶ್ತಡ 
; |ಕೆರೆಗಳ ಆಮವನೀಕರಣ ಹೋಗುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1 
1 f 
4 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ 14702 ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಫುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲುಕು ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ 75.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರೌಯೆಯೆಲ್ಲಿದೆ. 
| ಕರೆಗಳ ಅದುನೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
> ಚಿಂತಾಮಣಿ 1702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಥುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ದುಕು ಹೆಬ್ಬರಿ ದೊಡ್ಡೆ ಕೆರೆ 100.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕೆರೆಗಳ ಆದುನೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ೫ 
6 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚೆಂತಾಮಣಿ 477 ಪ್ರಧಾನ ಕಮಗಾರಿಗಳು |ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಘುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲುಕು ಆನೂರು ದೊಡ್ಡ 75.00 0.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆದುನೀಕರಣ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 \- 5 
ZT ಚಿಂತಾಮಣಿ ' 14702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು |ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಘುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲುಕು ಆನೂರು 75.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಲ್ಲಿದೆ. 
: [ಕೆರೆಗಳ ಆದುನೀಕರಣ ನಾಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕ್‌ ಬಾಸ್‌ಪ್ಟ್‌ ಕ ಸಂಜೀವನ 4.00 0೦೦ ಇಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯ 
9 |[ಚಿಕ್ಕ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 1 ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 4.00 3.93 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
"7 [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಡುರ [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ; ಕೆರೆ"ಸಂಜೀವಿವನಿ 400 3.93 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊ 
ES ಬಾಗೇಷ್ಸ್‌ H ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 4.00 0.00 
77 ನ್‌್‌ ವ್‌ 1ರ ಸಂಜಾನನ 40ರ 338 
5 ; ಸುಡಬಂಡೆ ಕ ಸಂಜೀವನ 4.00 3.98 
iz ಸಡಬಂಡೆ ತ ಸಂಜೀವಿನಿ 4.00 3.99| L p 
15 ಪಂತಾಷಾಣ ಕ್‌ ಸಂಜೀವಿನ ಮರುಡುಗಂಟ ಕಮಾನ $ ಕೆ ೩40೦ 597) ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ನಗಾಂಡರ § 


ಸರಾ ಷ್ಟ ತಾಮ್ಲಾಪ ಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಇಬ್ಬ ಪಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ವರಾ 
| (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಫೂರ್ಣಗಾಂಡಿರಪ]ತಹ್‌ರ' 
I 
T p 3 4 3 ₹ 7 F ಣ % 
16 ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕರ 4.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ`ಬೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೆರ ಸಂಜೀವಿನಿ ತಳಗವಾರ ಅಮಾನಿ3ರ 400 394 ಕಾಮೆಗಾರ'ಬಾರ್ಣಗೂಂಡಿಡೆ 
[3 ಚಿ೦ತಾಮಣಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೊಡದವಾಡಿ' ಕರ 400 393 ಕಾಮಗಾರಿ ಪನರ್ಣಗೊಾಂಡಡೆ 
15 ಚಂ್‌ವಣ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಕ್ಕಮಂಗಲ'₹ 400 000 ] ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 'ಕೈ 'ಬಡಲಾಗಿದೆ" 
PI ತಂತವಾಣ ಇತ ಸಂಜೀವನ ನಾವ್‌ ಷಾನ 300 3.95] ಇಾವಗಾನಿ ಪಾರ್ಣಗನಂದಡ 
57 ಗುಡಬಂಡೆ ಕೆರ ಸಂಜೀವನ ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ 8ರ 450 442 ಕಾಷೌಗಾಕ ಪಾಣ್ಣಗಸಂಡ 
77 ಗಾಡಬಂಡೆ ಕೆರ`ಸಂಜೀವಿನ ರಾಮಷ್ಪನಕಿರ 4.50 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
1 
23 ಗುಡಿಬಂಡೆ ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ [ಬಂದಾದ್ದಹಳ್ಳಿ 450 447 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗಾಂದದೆ ಕ 
24 ಚಿಂತ್‌ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ರೂಡ್ಡಬಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆ: 400 H ಕರೆಯನ್ಲೆ ನೇರ ಪಂದರುವ ಇರ ಷಾ 
i ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
25 ಚಿರಿತಾಮಣಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗೌರಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಕರೆ 4.00 7 ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂಜಿರುಷಕಾರಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
26 [ಔಿ೦ತಾಮಣಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೃವಾರ ದೂಡ್ಡ ಕರ 400 ಕಾಮಗಾರಿ ಸೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವೆಡ್‌ 
27] ಚಂತಾಮಣಿ ಕರಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾಶೇನೆಹಳ್ಳಿ ಡೊಡ್ಡ 88 4.00 § ನವಾಗಾಕ ಕೃಸಸನಾಗವುಡ್‌ 
3 ಚಂತಾಮಣಿ ತೆರೆ ಸಂಹವನ ಹಾತೆನೊಟಿಹ್‌ಕೆ 400 ಕಾಮಗಾರ ಕನಾಾನನ್‌ವಾ } 
? 7) ಪಂಘವ ಸಕಸಾಜಾನನ ಇರ್‌ ಷಾ KX ನಾ ಾಾಗವಾಡ್‌ ] 
30 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 'ರಗಂಖಲ್ಲಿ 'ಆಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ % 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಾಗವುದಾ 
31 12ಕ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಫೋರ್ಬರ್ಪೊ" 3.00 f ಕಾಮಾಗಾರಿ ಕೈಗಾಳಾಗುವುದ್‌ 
37 ಪಾತಾಷಾಣ್‌ ಕರ'ಸಂಷಾವನ ಬಾಕಡೆಗಂಟ m KX F ಫಾ ಕಾವಾನಾರ ನಾವ 
೫ / 33 ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾ: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ ಗೌನಪಲ್ಲಿ ಕರ 400 006 ಕವಷಗಾಂ ಪ್ರತಿಹನಡ 
| 
34 [ಕಕ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸೆಂಜೀವಿನಿ 'ಯರಪ್ಪನಿಂಟಿ ಕರೆ 4.00 £ಫ ಕಿತ್‌ ನರು ಪಾಡ ರನ ನವರ 
೬ 
35 [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೇವಿನಿ ಸರಸರಡ್ದಪಂಟ 3ರ 
5 ಕತ ಸಾಷನನ ಸನ್ನಾಕಂಡ್‌ 4ರ : f 
37 [ನಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮೆರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೇವಿನಿ ಕೊಂಡವಾರಿಷಲ್ಲಿ ಕರೆ 4.00 EK ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಷ ಪಂನತವ್‌ಾಕಣ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕರ ಸಂಜಾಪಿನ ಕಾಂಡರ್ಣಿತ್ಸ್‌ಕ 4001 000] ಗ್‌ ತಹ 
ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಕೆರ | 400 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲಡೌ 
ಕರಸರಜಾವನಿ ಸಡ್ಗಹರಣಪ್ಟ್‌ ಕರ i 400 [XT ಪ್ರಢಿಯಾಡ | 
ಕೆರೆ'ಸಂಜೀವಿನಿ ತವ್‌ 3 [A ನನಾ 
ಕರೆ ಸಂಜೀವನಿ 400 3 ಕರಯ ನೇಡ `ತುಂಬರುನ ರಣ 
ಕತ್‌ಸಂಜಾನನ ಮಾರಗಾನಕಾಂಟಿ ರೆ 4.00 0.00 ತಾಮೆಗಾರಿ ಫ್ರೆಗಕೆಯಕ್ಷಡ್‌ 
I ಕರ ಸಂಪ್‌ವನ ರೌವರಣರಸಕ್ಷಗಡರಂ ರಾನ್‌ [XT 
[3 ಸೈಷಯ್ಯ ; 
f ಕೆರೆ ಸೆಂಜೀವಿನಿ ವಬಂಡ್ಲಕೆರೆ ಬೈರೆದ್ದ ಕರೆ 5 001 KK 
} ‘ 
} - | 


ಕ್ರಸಂ. ಜೆತ್ತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಸ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ['ಹಾರ್ಣಗೊಂಡದೆ/ಪಗತಿಯಕ್ಲಡೆ 
ಹ K ಳಿ e 
T Fl 5 Is 4 5 6 x 7 3 ೪ ಕ 
46 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ p 3ರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಕಾಯೆಲವಲ್ಲಿ ಕರ 4.00 ಒಳಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಹೋಗಲು 
ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
47 |ಪ್ಯಬಳ್ಳಾಪಾರ ವಾಗೇಜಖ್ಸೆ ತರೆ ಸೆಂಜೀವಿನಿ ನಾಕ್‌ಷಾಪ್ಠಾಷಕ್ಸ ಸ್ರಾವ ಹರಾಬರೆಪ್ತಿ' ಬಾರೆಮುಂದಿನ 4ರ 4.00 2 
% ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುಪುದಿಲ್ಲ 
48 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಂಜೀವಿವಿ ಮಾಾವನಾಯಕನಪಕ್ಷ'ಗಾಮದ'ಗುಮ್ಠಾಳವಲ್ಲಿ ಕ 400 ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು 
ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
35”']ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಬಾಗಾಪ್ರ್ತಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಫೋಳಪಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಗಟಮಡಕ 400 $ ರೆಯೆಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರ 
50 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -ಬಾಗಾಪಲ್ಲಿ ಸತ್‌ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾಸತ್‌ FE 
37 ಪ್‌ವಳ್ಳಾಪಾರ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 4.00 
52 , ರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 1 400 
37 ಬಾಕ್ಯಾದರ ಕ ಸಂಷಾವಿನಿ” 4.00 ಅಡೆಶದಂತೆ ನಮಗಾರಿಹನ್ನುಕ್ಕ 
| ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸ 
5 ಪ್‌ಬಳ್ಯಾಪರ ಪಾಗೌಪಕ್ಟ ರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಬ್ಗನೆಂಪಿ ಕ - 4.00 
1 
ಸ ಪ್‌ದ್ಯವರ Ss ರಸಾವರಿ ಎರಾ 3.00 
j 
35 ಾವಳ್ಳಾಪರ ಗಡಬಂಡೆ ಕರತ ಸಂಜೀವಿನಿ” 3.00 
ತ್‌ ಹವ್ಯಕ 'ಸನವಾಡ ಕರಸಾಷಾನನ 3.00 ನಮಗಾರಕಗಾಳ್ಳರಾಾವ್ಯದ್‌ 
58 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹೆರ o ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ . ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆರ ii 3.00 ್ಜ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 
Hl ಒಟ್ಟು 744.50 58.53 
1 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 14702 -ಸೆಬಾರ್ಡ -23, ಕೆರೆಗಳ ಗೋಫಿನಾಢರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 50,00 43.031 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಧುವೀಕರಣ 
2 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 3702-00-73 - ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು [is] ನವ್ಯ್ದ 100.00 1.20 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
37 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಫೊಳ್ಳೇಗಾಲ TNT Tಹೂಗ್ಗಂ ಗ್ರಾಮದ ಮಿನ್ನುತ್ತುಹೆಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡದಂಡೆಯ ಅಯ್ದ 50,00 4569) ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಡ್‌ ಆಫ್‌ ಡೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ i 
4 [ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 02-0-7073 - |ಮಿಸತುಹಳ್ಳ ಕೆರೆಯ 'ಬಲದಂಡೆನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 50.00 44.661 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
"ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಲಿಡ್‌ 
H ಆಫ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 (ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ MET NTS TTS ರಗಡ I ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 36.18] ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀತರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 [ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 2702-05-07 [ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಬು ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 40.00 36001 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಅಧುವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 [ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನ್‌ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹನೂರು" ವಿಧಾನೆಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆ ಕೂಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 400 3.991 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ವ 
4 ನಿ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ p 3 
| ¢ 
L 


ಕ್ರಸಂ. . ಜಿಕ್ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಂತ ಷರಾ 


| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಪಾರ್ಣಗೂಂಕಿದಪ್‌ತಹಕ್ತತ 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


8 [ಚಾಮರಾಜನೆಗೆರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ [ಹೆನೊರು ವಿಧಾನೆಸಭಾ ಕ್ಷೀತ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಕೂಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.00 31 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊತ್ತನೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ i 
i 
ಕ `1ನಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕರ'ಸಂಜೀವನ ಯೋಜನೆ |ನನೊರು ವಿಧಾನಸಭಾ್ನತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳಗಾನ ಲ್ಲಾ ಇ 400 3.99] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡ್‌” 
ಲಿಂಗಮ್ಮನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
10 [ಜಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕರ ಸೆಂಜೀವಿದಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.00 3.99] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 |ಶಾಮೆರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಪನೊರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 'ತಾಲ್ಲೂಕಷೆ 4.00 3.99) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬನಾಳಕೊಬ್ಬೆಹಳ್ಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
12 |ಜಾಮರಾಜನೆಗರ ಕೂಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ" ಯೋಜನೆ ಪನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಳ್ಳೌಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕ 4.00 3.99] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನ 
ಅಲಗಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು -ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಷರಾ ಗಣಾಸ್ಸಾಲ ಕಕ್‌ಸಾಷಾನನ್‌ ಯಾಜ ಕರ ರಹಾ ಆಂಗರ್‌ ಹಾನ್ನಾ 40ರ 0.00] ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಕಿಯಕ್ಷಡ್‌ ನ 
pe ಸ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
14 [ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕರೆ ಸಂಜೀನಿನಿ ಯೋಜನೆ [ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕೋಟಿಕರ ಕರಯ 4.00 0.00] ಕಾಮೆಗಾರ ಪೊರ್ಣಗೆಸಂಡಡ್‌ 


ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟಾ 36200 234.70} 


7 ಮಾಲೂರು ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕರೆಗಳ'ಅಧುನೀಕರಣ [ಸೋಲಾರ ಜಿಫ್ಲೆ "ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು: ತಿಮ್ಮನಾಯಕನೆಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ 30.00 202% 
ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕಾಲಟೂರ್‌ ಬಂಡ್‌ 
- ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 
ಸ 2 [ಕೋಲಾರೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 17.25 , ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸಾ 
3 [ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ರಾಜೇಂದ್ರಪಳ್ಳಿ ಕರ `ಅಭವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 12.50 1129 ಪೊರ್ಣಗೊಂದಿದೆ ex 
4 [ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಮಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 14.99 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ” 
5 ಮುಳಬಾಗಿಲು ವಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಗುಡಿಪಲ್ತಿ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ 15.00 16.62 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6 ಮುಳಬಾಗಿಲು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ N ಕೂಲದೇವಿ ತದ್ನೀರಿಮ್ನನ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 14.43 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 [ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಹುಣಸೇಕೋಟೆ ಕರೆಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 22.50 15.15 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿತೆ 
8 [ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ನಪಾಡ ರಯ ಅಭಿವೈದ್ಧ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 13.93 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರೆ ಗ Q 
9 [ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 4702 ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು. ಮಾಲೂರು "ಡೊಡ್ಡ ₹8 30.00 27.42 A ಕಾಮಗಾರಿಯೆನ್ನು ಯೆ" 
ಹೂಳೆತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
10 [ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 4702 ಕೆರಗೆಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೊಡಗಿೀ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವೆ 50.00 20.24 
ದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಪಡಿಸುವ 
1 Jತೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುದಿಣಕರಣ 


50.00 29.09 


ತಾಲ್ಲಾಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ . ಹೆಚ್ಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 


| 
R ಸಿ ಪಚ್ಚೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) [ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಡಪಗತಯಲ್ಲೆಡೆ 


7 4 3 [ 7 [} - ಧ್ಯ ಸ 


ಕೋಲಾರ 477 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೋಲಾರ ಧಾರಾ ವಹನ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ 50.00 25.37 
” ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾಲೂರು ೩702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವನೆಹಳ್ಳಿ ಕರೆಯಿಂದೆ`ಮಾಲೂರು 29.90 5,49 HN ಕಾಮೆಗಾರಿಯನ್ನು ಯಧಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮೆಗೊಳಿಸೆಲಾಗಿದೆ 
ಬೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 702 ಕರಗಳ ಅಧೆನೀಕರಣ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಳ `ಜೊಡ್ಡಕೆರೆಗ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ 100.00 £1.57 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರ`"ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು `ಅಂತಿಮ'`ಜಲ್ಲನ್ನು 
ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಮುಳಬಾಗಿಲು 3702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಪ್ಪಲಮೊಡುಗು ವಾಡ್ಕುಕರಗ ಬಡಿವ ಕಾಳ್ಳದೆ ಕಾಲುಷಿಯೆ 50.00 744 - ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 77 ಕರಗಳ ಆಘುನೀಕೆರಣ ಬೈರಪಾರು`ಡೊಡ್ಡ್‌ರೆಗ'ಬರುವ ಕೊಳ್ಳೆದ ಕಾಲುವೆಯ ಇರಂಬದಿಂದೆ 50.00 3.34 
ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 2707 ಕೆರೆಗಳ ಆದುನೀಕರಣ ಕರವಿಕ್ಗಾಪ್‌ರಗ ಬರುತ ಔಾಳ್ಳದೆ ಕಾಲುವೆಯ ಆರೆಂಬದಿಂದ § 50.00 0.45 


ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


KS ಸ್ಥ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 372 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ವಮಾಳಬಾಗೆರ` ತಾಲ್ಲೂಕ `ಉತನುರು `ಡೊಡ್ಡಕರೆಗ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ 100.00 30.88 
ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 3702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸೋಲಾರ ಇಳ್ಳೆ"ಮಳೆದಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಲಪಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 60.00 332 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
” ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 
i ಕೋಲಾರ 3702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು ಕರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 27.94 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ 4702 ಕರಗಳ ಆಮುನೀಕರಣ ಫೌತಾಂಡೆಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 55.34 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ 3702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೇಕರಣ ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 80:00 75,72 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ } 
ಬಂಗಾರಪೇಟಿ 1702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಸಬಾ 'ಹೋಬಲ ಕುಪ್ಪನಹ್ಗಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 33.43 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 1 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 702 ಕರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಮೇಶಾಗಾನಿ ಗ್ರಾಮದೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 22.65 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 3702 ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಪಡೆಕಾಷ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 21.91 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕರವರೆಡ್ನಪ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದೆ`ಡೊಡ್ಡಕಿರೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ . 2000 14.78 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 3702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಬಂಗವಾದ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 13.78 ಪೊರ್ಣಿಗೊಂಡಿಡದೆ 1 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ [ಚೀಕೊರು ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮೊಡ್ಡಕಕೆ'ಅಭವೈದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 15.37 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ | 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ೧702 ಕರೆಗಳ ಅಧುನೀಕೆರೆಣ ಮೂರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ಡೊಡ್ಡಕಿರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ 20.00 18.85 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಳೆಬಾಗಿಲು 1702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅವಣಿ ಡಾಡ್ಗಕ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 17.77 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ) 
ಮೆಳೆಬಾಗಿಲು 4702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹೆಚ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 8.39 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶೀನಿವಾಸೆಮರೆ ' 4702 ಕೆರಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ರಾಯಿಲ್ಲಾಡು' ಹೋಬಳಿ `ಚನ್ನೆಪತ ಕೆರೆ ಅಭಿಷೈದ್ಧಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ - 150.00 126.72 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೆರ 4702 ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ರಾಯಲ್ಸಾಡ್‌ ಹೋಬಳಿ ಫೋಟಿಕಲ್ಲೂರು ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ಕರೆಯ 100.00 77.93 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸರ 4753 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ರಾಯಲ್ದಾಡು ಹೋಬಳಿಯ ಬದ್ಧಿಪಕ್ಲ ರ ಪೋಷಕ ಕಾಖವೆಯ 50.00 38.39 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಶೀನಿವಾಸಮರ ;4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕೆರಣ ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ. 'ದೇವಲಪಲ್ಲಿ ಹೊಸಕುಂಟಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 20.78 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿ, pS 
ಪೀನಿವಾಸಪುರ [4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಥುನೀಕರಣ ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ. ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸಾತ 30.00 22.03 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|] 
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ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು H ಲಿಕ್ಕ ಸೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾನಿಯೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
4 3 H 5 ನ ಬಬ್ಬ 
; k (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ['ಸನರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
! 
[ 7 3 . 4 p [3 7 Fl p] 
55 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸೆಮರ 1702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಯಲ್ಲೂರು' ಹೋಬಳಿ. ತನ್ನ ಅಭೆವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 49.95 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
38 ]ಹೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಹೆರ 4702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಯಲನ್ಥರು ಹೋತ ಕಾಳತೊರು`ಡೊಡ್ಡಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 48.49 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i ್ಸ 
57 [ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 2702 ಕಡೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕನವಾರ ಜತ್ತೆ ಮಾಲೂರು `ತಾಲಸ್ನಕು. ಹುಳೆದೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕರ 50.00 39.5 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
d ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 
} ! $ % 
38 ಹೋಪಾರ ಬಂಗಾರಪ್‌ಚೆ 7ರ ಕರಗಳ ಆಧಾನರಣ ಗನ್‌ ಹಾಲ ತಾರಗನಡೂ್ಗ ಡಾತ್ಗರ ಕಟ್ಟು'ಮರು 2500 12.45 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
; ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
59 [ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಾ ಮಾರಕೋಡ ಷನ್‌ 'ಗಟ್ಧೂರು ಕರಟ್ಟೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮರು 25.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
H ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, K 
60 [ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಥುನೀಕರಣ ಸೊಪ್ಪೆ ದೊಡ್ಡ ತೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 40.00 5657] ಭಾತಿಕವಾಗೆ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
6 |ನೀಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 4702 ಕರೆಗಳ ಆಮನೀಕೆರಣ ಚೋಡಗುರ್ಕಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 3.50 ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ff [ಣಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ಮರಸ್ತಿ 
; ಕಾಮಗಾರಿ 
1 
62 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 4702 ಕರಗಳ ಆಧುನೇಕರಣ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಾಲನಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 5.60 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
: ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕೆ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ -ದುರಸ್ತಿ 
p ಕಾಮಗಾರಿ 
i 
8 `ಹೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 872 ಕರೆಗಳೆ' ಆಧುನೀಕರಣ ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಮ ದೊಡ್ಡಕಿರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 3.50 ಬತಿಕವಾಗಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ 
i ಮರಸ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ H 
84 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಾ ಘನಾರಣ ಸೆಂಘನ ಹಳ್ಳಿ ಮೊಡಣಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 3.50 ತವಾಗಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
I ಕಾಲುವೆಯ/ಹೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
65 [ಕೋಲಾರ ವನಗಾರಪ 47ರ ಕರಗಳ ಆಥನೇಕರಣ ರಾವೌಸಾಗರಕೆರೆಯೆ ಅಂಗಳೆ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ 15.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
' ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
66 [ಕೋಲಾರ ಮುಳೆಬಾಗಿಲು ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ` ॥ುಡಿಪಲ್ಲಿ `ಬಸಪ್ಪನಕುಂಟಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
67 ಸರ ಸಂಜೀನನಿ ಡೌನಡ್ಗ್‌ ಡೊಡ್ಡಕರ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 0೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
68 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೈಕೊತ್ತೊರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಕೊತ್ತಾರಾ ಕರೆ' ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
69 ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬನ್ಸವಾರಿಪ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮೆತೆಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳತ್ತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 500 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
70 ತರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 0.0೦ ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲೆಡೆ 
71 ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಲ್ಲ ] ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 0.00 ಪೆಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ 
72 ಕೆರ ಸಂಜೀವಿದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದರರವಕ್ಲ ಕರ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 ರರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
73 ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿದಿ ಹೊಳೆತ್ತುವೆ' ಕಾಮೆಗಾರಿ 2.00 0.00 
73 ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪೆಗಳೆಪಲ್ಲಿ'ಗಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತೆವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 0.00 
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ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ” ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ . . ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ” ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷರಾ 


_ K (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆಸೆಗತಿಯಲತೆ 
7 7 3 Li : 3 - [ 7 Fl p 
97 "ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಶ್ರೀನವಾಸಪೆರ ತಾಲ್ಲೂಹ, 'ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ. ಎಂ.ವ್ಯಾಪಲನೆಲ್ಲಿ 2500 0.00 ಸರಡರ್‌ ವನ್‌ ಇನ ನನಾಪಹಾನಡ 
” ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಜಮೋದನ ನಾ 
58 ಕೋಲಾರ ಶೀನವಾಸಮರ 170 ಕರೆಗಳ ಆಡಾನರಣ ಶಿ ಸಪುರ ತಾರ್ಲೂಕು.'ಶ್ರೀನಿವಾಸಷೆರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯೆ ತೂಬು 25.00 0.0೦ 


'ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕರಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


98 ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಮೆರ 13702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಜಿಲ್ಲ ಕಾರಾಕೆ ತಾಲ್ಲೂಪಿ' ಹೋಹೊ" ಹೋಬಳಿ. 50.00 0.00 
- ಚಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ K 
ಒಟ್ಟು 3611.00 1409.29 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9315.45 4115.30 
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